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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELL’INTERNO 
DECRETO $ giugno 1991, n. 353, 


Regolamento recante il nuovo capitolato generale d'appalto del 
servizio di casermaggio per l'Arma dei carabinieri. 


IL MINISTRO DELL'INTERNO 


Visti l'art. 7 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, recante la legge di contabilità dello Stato, e 
l'art. 45 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante 
il relativo regolamento; 


Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400; 


Visto il capitolato gencrale d'appalto del servizio di 
casermaggio per Arma dei carabinicri, approvato con 
decreto ministeriale 20 giugno 1981, registrato alla Corte 
dei conti il 21 settembre 1981, registro n. 14 Interno, 
foglio n. 283; 

Premesso che il capitolato stesso, in vigore dal 1° luglio 
1982 ha dimostrato la necessità di miglioramenti c 
correttivi, per adeguarlo alle nuove effettive esigenze del 
servizio; 

Riconosciuta pertanto, l'opportunità c l'urgenza di 
redigere un nuovo capitolato con criteri aggiornati c 
corrispondenti alle necessità dell'Arma; 

Vista la relazione del 30 giugno 1990 della commissione 
speciale di studio per la formulazione del predetto nuovo 
capitolato istituita con decreto ministeriale del 3 marzo 
1990; 


Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di 
Stato nell'adunanza generale del 19 novembre 1990; 


Considerato che. con nota del 3 aprile 1991 è stata 
elfettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, che ha comunicato il proprio nulla osta ‘al 
successivo iter con nota del 15 maggio 1991; 


ADOTTA 
il seguente regolamento: 


È approvato il seguente capitolato generale d'appalto 
del servizio di casermaggio per l'Arma dei carabinieri che 
costituisce parte integrante del presente decreto che verrà 
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 


I presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 


Roma, 5 giugno 1991 
I{ Ministro: SCOTTI 
Visto, i Guardasigilli: MARTELLI 


Registato alla Corte dei conti il 17 settembre 1991 
Registro n, 42 Interno, foglio n. 382 


CAPITOLATO GENERALE TYAPPALTO DEI, 
SERVIZIO DI CASERMAGGIO PER L'ARMA 
DEI CARABINIERI. 


Capo 1 


DISPOSIZIONI GENERALI 


Art. 1. 
Servizio di casermaggio 


1) AI servizio di casermaggio per i Carabinieri 
l'Amministrazione provvede direifamente o mediante 
appalto. 

2) Anche in caso di appalto, l'Amministrazione può, 
in relazione a particolari esigenze di accasermamento 
oppure a servizi di natura riservala, assumere direlta- 
mente in lutto o in parte il servizio di casermaggio. 

3) la tal caso per il trasferimento dei materiali si 
applicano le norme di cui at capo V. 


Art. 2. 
Disciplina dell'appalto 


1) Gli appalti sono disciplinati, oltre che dalla legge c 
dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, 
dal presente capitolato generale c dalle norme particolari 
comenule nei singoli contratti. 


Art. 3. 
Ambito di applicazione dell'appalto 


1) Gli appalli sono confcriti distintamente per ciascuna 
legione territoriale con rilerimento a tutti i comandi, 
reparti c uffici comunque denominati aventi sede nel 
territorio della legione medesima, fatta eccezione per 
quelli della organizzazione addestrativa c ferme restan- 
do le eventuali specifiche competenze di altre Ammini- 
strazioni, 

2) Sono altresi esclusi dall’appalto il comando generale 
dell'Arma e gli uffici dei comandi di divisione, brigata, 
legione, reggimento e di gruppo territoriale, limitatamen- 
te per quest’ultimo a quelli del comandante e del nuclco 
comando, nonché tutti gli alloggi di servizio ed i posti 
letto per piantoni. 


3) L'avviso di gara o Vinvilo a concorrere debbono 
indicare la forza organica posta a base del contratto e 
l'elenco degli organismi di cui al comma 1. 


Art. 4. 
Durata dell'appalto 


1) Gli appalti sono conferiti per la durata di un 
novennio salvo che nci singoli contratti non sia 
espressamente precisata una durata inferiore. 
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Art, 5. 
Alca dell'appalto 


1) H corrispettivo dell'appalto, di cui all'art. 35, è 
soggetto soltanto alla revisione di cui all'art. 36, 
rimanendo a carico dell'appaltatore i rischi connessi a 
qualsiasi sopravvenienza non prevista dal presente 
capitolato. 


Capa 11 
STIPULAZIONE DEI CONTRATTI 


Art. 6. 
Termini 


1) Entro il termine e con le modalità indicate 
nell'avviso di gara o nell’invito a concorrere, l'aggiudica- 
tario, a pena di decadenza dell’aggiudicazione c di' perdita 
del deposito effettuato per concorrere alla gara, dovrà 
fornire la prova di avere effettuato quanto previsto dagli 
articoli 7 e 34 e stipulare il contratto. 


Art. 7. 
Cauzione 


1) A_ garanzia dell’osservanza dei suoi obblighi, 
l'impresa appaltatrice dovrà, nei modi di legge, prestare 
cduzione pari allo 0,75 per cento dell'importo complessivo 
dell’appalto riferito all'intera durata prevista dal con- 
tratto, 


2) Qualora, nel corso dell'appalto, la cauzione venga a 
risultare, per qualsiasi motivo, inferiore a due terzi del 
dovuto in rapporto all'ammontare complessivo dell’ap- 
palto, l'impresa appaltatrice sarà tenuta a reintograria 
entro il termine di giorni trenta dalla data in cui riceverà il 
relativo invito dell’Amministrazione. In difetto sarà 
provveduto di ufficio, mediante ritenuta sui crediti 
dell'impresa. 

3) Oltre alla cauzione predetta resta vincolato a 
garanzia degli obblighi dell'appalto il materiale fornito. 

4) Detto materiale non potrà dall'impresa appaltatrice 
essere distratto dalla sua destinazione senza ordine scritto 
dei comando di legione. 


Art. 8. 
Spese contrattuali 


1) Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di 
gara, di bollo, di contratto, di registro e delle copie di 
contratto che fossero da essa richieste. 


Art. 9. 
Elezione domicilio 


1) Per l'esecuzione del contratto c per tutti gli effetti 
che a terminì dì legge ne derivano, l'impresa appaltatrice 
deve eleggere domicilio nel comune sede di comando di 
legione, presso il rappresentante di cui all'art. 18 0, in 
mancanza, presso l'ufficio del segretario del comune sede 
del comando di legione. 


Capo IH 


OGGETTO DELL'APPALTO 


Art. 10. 
Porniture ordinarie 


1) L'impresa appaltatrice è obbligata per tutti gli 
organismi di cui all'art. 3 e per il numero dci militari 
indicati in contratto, alla provvista, alla manutenzione, al 
trasporto cd al collocamento in sito, nonché, quando 
occorra, al ritiro dei materiali descritti negli allegati I, il e 
HI per l'arredamento delle caserme cui l'appalto si 
riferisce, 

Quando il quantitativo dei materiali da fornire è 
indicato nella quantità «occorrenti» questo viene 
determinato dalla richiesta del comando nei limiti del 
fabbisogno con riguardo alla funzionalità cd alla 
destinazione degli stessi. 


Per i matcriali nuovi di fabbrica, che verranno 
distribuiti nelle caserme in esecuzione di quanto prescritto 
dagli allegati I, II, INI, l'impresa appaltatrice dovrà 
comunicare al comando generale dell'Arma gli ordini di 
fabbricazione per fa preventiva approvazione dei 
materiali stessi. 


4) H comando generale predisporrà apposita commis- 
sione o delegherà il comando inicressato al rilascio della 
dichiarazione scritta che attesti la conformità alle pre- 
scrizioni di capitolato, senza la quale nessun materiale 
nuovo può essere introdotto. 


5) I materiali forniti debbono essere c rimanere per 
tutta la durata del contratto di esclusiva proprietà 
dell'impresa appaltatrice. 


6) In nessun caso l'Amministrazione riconosce sic- 
come utilmente effettuata anche ai fini del comma 1 
dell’art. 31, l'eventuale fornitura di oggetti, utensili e 
materiali di arredamento eseguita dalla impresa fuori 
dallc prescrizioni capitolari, successivamente all'assun- 
zione dell'appalto, anche se su richiesta dei comandi. 


7) Le forniture di cui sopra non possono, comunque, 
essere incluse negli inventari di cui all'art. 26. 


8) Per caserme si intendono tutti gli stabili o locali di 
qualsiasi genere in cui siano ubicati, anche in via non 
definitiva, comandi, reparti, od uffici dell'Arma comun- 
que denominati o che siano destinali ad alloggiare, per 
esigenze di scrvizio, anche sc in modo non stabile c 
continuativo, militari dell'Arma non di rinforzo, compresi 
i locali destinati ad usi speciali. 


Art. 11 


Modifiche della struttura ordinativa 
dei comandi, reparti © uffici 


1) Nel caso di modifiche della struttura ordinativa dei 
comandi, reparti od uffici dipendenti dalla legione 0 
comunque compresi nella circoscrizione legionale, secon- 
do quanto previsto dal precedente art. 3, l'impresa 
appaltatrice è tenuta alle prestazioni di cui al presente 


ali 
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vapitolato, salvo, quando ne ricorrano i presupposti, 
l'applicazione del disposto dell'art, 35, comma 4 ec 
seguenti, 


2) Qualora, invece. nei corso dell'appalto delli 
comandi, reparti od uffici passino, per effetto di modifica 
della circoscrizione, ad altra legione, il relativo servizio di 
cascrmaggio è assunto dall'impresa appaltatrice di questa 
legione, con decorrenza dalla data di variazione della 
circoscrizione. 

3) Dalla stessa data sono vpriati: il numero dei militari 
da accasermare previsto nei duc contratti, c sli elenchi 
degli organismi per i quali sli appaltatori sono tenuti alle 
forniture previste dal presente capitolato, nonché, a 
norma dell'art. 35, comma 4 e seguenti, il compenso 
stabilito rispettivamente nei contratti medesimi. 


4) Le duc imprese provvederanno al passaggio dei 
materiali con fe modalità. stabilite nel successivo capo V. 


Art 12. 


Impiunto 0 soppressione di comandi 


1) Qualora nel corso dell'appalto sia disposto l'impian- 
to di comandi, uffici o reparti comunque denominati 
dall'Arma, l'impresa appaltatrice deve provvedere, nel 
termine che le sarà indicate. alla completa fornitura 
nonchè al trasporto ed al. collocamento in sito di tutti i 
mobili. effetti ed utensili occorrenti. 

2) Se nel corso dell'appalto sia disposta la soppressione 
di comandi, ullici o reparti comunque denominati il 
comando di legione deve darne avviso. all'impresa 
appaltatrice, perchè provveda a ritirare dui locali che 
verranno indicati, c nel termine stabilito, gli oggetti non 
più occorrenti. 


3) Le modifiche, suddette. possono contribuire a 
determinare © variazione del compenso, ai sensi 
dell'am. 35, comma 9 e seguenti. 


Art. 13. 
Trasporto @ collocamento dei materiali 


1) Qualora sia disposto nell'ambito della legione il 
trasferimento, anche in via non definitiva, di comandi, 
uffici o reparti dell'Arma, comunque denominati, l'in 
presa appaltatrice deve clictituare a sua cura c spese il 
trasporto ed il collocamento in sito di tutti i mobili, effetti 
cd utensili nel termine che ie verrà indicato. 


2) Sono del pari da eseguirsi dall'appaltatore tutti gii 
altri spostamenti del materiale che possano occorrere 
nell'interno, delle caserme. 


Art. 14. 
Forniture per rinforzi 
1) Oltre alla fornitura, di cui all'art. 10, Vimpresa 
appaltatrice deve fornire, per i rinforzi sia di militari 
dell'Arma dei carabinieri sia di militari di altro Armi che 
possuno cssere alloggiati per molivi di servizio nelle 
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caserme dell'Arma. i mobili, citi cd utensili di cui 
all'allegato HH per un numero di militari pari ad un quinio 
di quello posto a base del contratto. 


2) Detti materiali debbono essere approntati © 
depositati, entro gli stessi termini previsti dal contratto 
per la consegna delle forniture ordinarie, presso une e più 
magazzini dell'impresa siti nel territorio delia legione cui 
l'appalio si riferisce. 


3) L'Amministrazione, alla quale Fimpresa appalta- 
trice è obbligata a darc tempestiva comunicazione 
dell'ubicazione dei magazzini, ha la fcoltà di accertare in 
qualsiasi momento esistenza e lo stato d'uso dei 
materiali depositati. 


4) L'impresa appaltatrice deve provvedere al traspor- 
to, al collocamento in sito cd alla manutenzione dei 
materiali per rinforzi nonché al relalivo servizio, secondo 
le richieste dei comandi competenti. 


Art. 15. 
Marcatura dei niateriali 


1) L'impresa appaltatrice deve marcare la propria 
denominazione e l’anno di inizio dell'appalto in modo 
indelebile cd in tettere piccole ma chiaramente leggibili su 
tutti i materiali di sua proprietà sc provenienti da 
precedenti appalti o gestioni; per quelli nuovi laypropria 
denominazione e l'anno di fornitura. 


2) E materiali privi di suddetie marcature non possono 
essere assunti in carico dal consegnatario c non possono 
essere inclusi negli inventari di cui all'art. 26. 


Art. 16. 


Lavatura e spurgo di effetti 


1) L'impresa appaltatrice, fatte salve le disposizioni di 
cui all'art. 23, deve: 


a) cambiare fa biancheria con altra di bucato stirata 
a regola d'arte con le seguenti frequenze: 


le lenzuola e le federe ogni seltimana; 

gli asciugamani, le tovaglie, i tovaglioli, nonché i 
grembiuli. gli asciugatoi e gli strofinacci da cucina, una 
volta per cinque giorni; 


b) lavare ogni cinque mesi i 


copriletti e le 
sopraffodere: 


c) disinfestare, mediante idoneo tratiamento, dictro 
motivata sichiesia del comandante del reparto €, 
comunque, ogni 2 anni, i materassi e cuscini; 


d) lavare c disinfestare le coperte dietro motivata 
richiesta del comandante del reparto, e comunque, una 
volta all'anno; 


e) distribuire effetti sempre di bucato e stirati ai 
militari di passaggio © di rinforzo. 


ai 
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Art.. 17. 
Tutela dei lavoratori 


1) L’impresa appaltatrice deve osservare le norme e le 
prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, previdenza, assicu- 
razione ed assistenza dei lavoratori. 


2) L’impresa appaltatrice è, altresi, tenuta ad applicare 
nei confronti dei lavoratori dipendenti comunque 
utilizzati nella esecuzione: del contratto condizioni non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
della categoria è della zona. 


3) L'inosservanza degli obblighi suddetti, segnalata 
dagli organi competenti, dà diritto all’Amministrazione 
di sospendere il pagamento del’ compenso per la- parte 
necessaria ad assicurare i prescritti adempimenti, al fine di 
provvedere, successivamente e ad accertamento definiti- 
vo, al pagamento a chi di competenza, salve le maggiori 
responsabilità dell'impresa appaltatrice. 


Art. 18. 
Rappresentanti dell'impresa 


1) L'impresa appaltatrice deve tenere nel comune sede 
della legione cui l’appalto si riferisce un proprio rap- 
presentante per il disimpegno degli obblighi di appalto ec 
per tutto ciò che concerne il relativo servizio. 


2) Le richieste e le contestazioni fatte al rappresentante 
s'intendono ad ogni effetto come fatte all'impresa. 


3) La nomina del rappresentante deve essere preventi- 
vamente approvata dal prefetto della provincia sede del 
comando di legione, sentito il comando di legione. 
L’impresa appaltatrice è tenuta a sostituire il proprio 
rappresentante a richiesta della Amministrazione appal- 
tante. 


4) TI rappresentante che dev'essere designato dall’im- 
presa entro quindici giorni dalla decorrenza dell'appalto o 
della richiesta di sostituzione non può essere un militare 
dell'Arma che sia stato posto in congedo da meno di 
quattro anni. 


Art. 19. 
Cessione dell'appalto 


1) L'impresa appaltatrice non può cedere l’appalto 
senza il consenso dell’Amministrazione. 


Capo IV 


ESECUZIONE DELL'APPALTO 


Art. 20. 
Decorrenza 


1) L'impresa appaltatrice assicura il servizio dal primo 
giorno di decorrenza dell’appalto. 


Art. 2f 
Richieste 


1) Tutte le prestazioni dell'impresa appaltatrice, ad 
eccezione di quelle di cui, all'art. 16, sono effettuate. su 
richiesta dei singoli organismi interessati, redatta su 
modulo conforme all'allegato V vistata e confermata dai 
rispettivi comandi di gruppo, battaglione o comando 
equipollente dell’organizzazione speciale. 


2) Il termine per l’esecuzione delle prestazioni, qualora 
non sia fissato contrattualmente, sarà indicato riella 
richiesta e, comunque, non potra essere inferiore a 
quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa, da 
effettuarsi con raccomandata anche a mano con avviso 
di ricevimento. 


Art, 22. 
Reclamo avverso le richieste 


1) Contro le richieste che l’impresa appaltatrice ritenga 
eccessive o indebite è ammesso reclamo a pena di 
decadenza, nci dieci giorni dalla ricezione delle richieste 
stesse. 


2) Il reclamo che sospende l'esecuzione della richiesta, 
deve essere presentato alla legione cui si riferisce l'appalto 
per il tramite del comando che ha vistato la richiesta ai 
sensi del precedente art. 21 e deve essere deciso, nei 
quindici giorni successivi al ricevimento. 


3) Avverso il provvedimento del comando di legione è 
ammesso ricorso, entro i cinque giorni dalla ricezione 
della comunicazione, a pena di decadenza, al prefetto 
della provincia sede del comando della legione. 


4) La decisione del prefetto è definitiva e in caso di 
rigetto totale o parziale del reclamo non sposta i termini 
di esecuzione stabiliti nella richiesta, sempreché gli stessi 
non siano scaduti. 


Art. 23, 
Richieste urgenti 


1) Le richieste, su cui il comando richiedente apponga 
la menzione di urgenza, possono essere fatte con un 
termine di esecuzione inferiore a quello fissato contrat- 
tualmente e a quello minimo indicato nel comma 2 
dell’art. 21. 


2) Il reclamo avverso dette richieste non ne sospende 
l'esecuzione. Qualora il reclamo venga accolto l’appalta- 
tore non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta. 


Art. 24, 
inadempimenti dell’impresa ed esecuzione in danno 


1) Ogni inadempimento dell impresa e: fatto constata- 
re, dai comandanti direttamente interessati, mediante 
verbale da trasmettere immediatamente dopo l’accerta- 
mento dell’inadempimento, in duplice copia, al comando 
di gruppo, di battaglione od equipollente dell’organizza- 
zione speciale, per ogni conseguente effetto. 


pa 
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2) A corredo, qualora l'inadempimento non riguardi la 
prestazione di cui all'art. 16, deve essere unita copia 
conforme della richiesta non eseguita in tutto o in parte o 
non esattamente eseguita. 


3) In caso di inadempimento a uno qualunque degli 
obblighi derivanti dal contratto si può provvedere di 
ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, ad assicurare il 
regolare andamento del servizio, 


4) A tal fine il comandante della legione, può chiedere 
l'esecuzione in danno al prefetto della provincia sede del 
comando della legione, il quale, prima di provvedere, deve 
contestare l'inadempimento all'impresa appaltatrice, con 
espresso riferimento al presente articolo e con invitora fare 
pervenire le proprie deduzioni entro otto giorni dal 
ricevimento delle contestazioni. 


5) Per le prescrizioni di cui all'art. 16 e per lc richieste 
di cui all'art. 23 si può prescindere dalla contestazione 
dell’inadempimento. 


6) L’Amministrazione, ferma l’esperibilità della proce- 
dura di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639, si rivarrà 
delle spese mediante ritenuta sui crediti dell'impresa 
appaltatrice c, ove questi non fossero sufficienti, sulla 
cauzione. 


7) L’esecuzione in danno non esclude l'applicazione 
delle sanzioni previste dall'art. 37. 


Art. 25, 
Consegnatari dei materiali 


1) Consegnatari dei materiali forniti dalle. imprese 
appaltatrici sono i titolari degli organismi competenti 
secondo l'ordinamento dell'Arma. 


Art. 26, 
Inventari 


1) II consegnatario deve impiantare all'inizio dell’ap- 
palto c tenere al corrente l'inventario, redatto su modulo 
conforme all’allegato VI, di tutto il materiale di proprietà 
dell'impresa appaltatrice, di cui prenda la consegna. 


2) I materiali esistenti negli uffici e caserme all'inizio 
dell'appalto sono inclusi nell'inventario nel limite di 
quanto eccorra per l’esccuzione dell'appalto stesso, 


3) I materiali nuovi debbono essere iscritti dal 
consegnatario negli inventari con l'indicazione della data 
di fornitura; quelli rilevati dal precedente appalto 
debbono essere indicati con ia sigla A.P. 


4) In caso di cambiamento del consegnatario deve 
procedersi alla chiusura del precedente inventario c alla 
compilazione di uno nuovo con l'intervento dell’uscente e 
del subentrante, il quale assymerà così la consegna degli 
oggetti esistenti. 

5) L'impresa appaltatrice è tenuta, all'inizio dell’ap- 
palto e successivamente ogni anno, e sei mesi prima della 
scadenza del contratto, a prendere visione dell'inventario, 
sottoscrivendolo. 


6) A tal fine il consegnatario è tenuto ad inviare copia 
dell'inventario per raccomandata anche a mano con 
ricevuta di ritorno all'impresa appallatrice. 


7) L'impresa appaltatrice è tenuta a restituire 
l'inventario entro trenta giorni dalla ricezione. 


8) La mancata restituzione della copia dell'inventario 
o ia mancata sottoscrizione o la sottoscrizione senza 
riserve comporta accettazione; nel caso di sottoscrizione 
con riserva l'impresa appaltatrice è tenuta, contempora- 
neamente alla restituzione della copia dell'inventario, a 
pena di decadenza, a esplicare le proprie osservazioni con 
reclamo presentato al comando di legione il quale, ove 
non ritenga di accoglierlo, lo trasmetterà nei quindici 
giorni successivi al prefetto della provincia sede del 
comando di legione con le proprie osservazioni. 


9) La decisione del prefetto è definitiva. 


10) Sarà inoltre predisposto un inventario supplctivo 
che deve essere chiuso nell'ultimo giorno dell’appalto con 
salvezza di ulteriori variazioni verificatesi nell’ultimo 
semestre dell'appalto per eventuali determinazioni defini- 
tive di perdita o di declassamento ai sensi dell’art. 29, 


Art. 27. 


Classificazione dei materiali 


1) Nell’inventario i materiali debbono cssere classi- 
ficati: 


1) efficienti, sc idonci all'uso; 

2) fuori servizio, se non idonci all'uso ma suscettibili 
di riparazione; 

3) fuori uso, se non idonei all'uso c insuscettibili di 
riparazione. 


2) Sono dichiarati fuori uso anche i materiali cfli- 
cienti che risultassero forniti privi dci requisiti e delle 
caratteristiche prescritte dagli allegati al presente 
capitolato, salvo quelli già forniti alle caserme in cauzione 
di precedente appalto, per i quali valgono comunque i 
termini di sostituzione di cui all'art. 45. 


3) Le variazioni di inventario conseguenti al declassa- 
mento dei materiali non devono essere eseguiti se non 
quando la relativa determinazione sia divenuta definitiva 
ai sensi dell'art. 29. 


Art. 28. 


Manutenzione 


1) I mobili, effetti ed utensili debbono essere sempre 
mantenuti in perfetta efficienza e con le caratteristiche 
prescritte dal presente capitolato, a cura e spesa 
dell'impresa appaltatrice. 


2) 1 materiali che per essere riparati o ripristinati 
debbano essere portati fuoco dalle caserme dell'Arma, 
devono essere preventivamente sostituiti, salvo che si 
tratti di oggetti che possano essere restituiti in giornata. 
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SALATA dA I 


Art. 29. 
Sostituzione dei materiali fuori servizio è fuori uso 


1) L'impresa.appaltatrice è tenuta a ritirare e sostituire 
ì materiali fuori servizio © fuori uso, 


2) I materiali fuori uso prima di essere ritirati, 
dovranno essere marcati dall'impresa a sua cura ec spesa, 
cono appositi timbri recanti le lettere «F.U», ad 
inchiostro, a l'uoco 0 a punzone, a seconda che si tratti di 
effetti in tessuto, mobili in legno o materiali metallici. Le 
richieste di sostituzione devono essere accompagnate 
dalla determinazione di declassamento adottata dal 
comandante della legione 0 da ufficiale da lui delegato 
fallegato VIT) avverso la quale è ammesso il rimedio di 
cui al comma 3 dell'articolo seguente. 


Art. 30. 


Perdita o danneggiamento dei materiali 


1) In caso di danni o di perdite imputabli ai militari. 
impresa può chiedere nel termine perentorio di quindici 
giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, di essere 
indennizzata. 


2) L'istanza va presentata al comando della legione, 
che determina l'ammontare dell'eventuale indennizzo in 
relazione allo stato d'uso dell’oggetto danneggiato o 
perduto. 


3) Contro la relativa determinazione è ammesso nel 
termine perentorio di quindici giorni, ricorso al prefetto 
della provincia sede della legione, il quale decide in via 
definitiva. 


4) Nessun indennizzo è dovuto per danni che non siano 
dircitumente dipendenti da fatti imputati ai militari. 


Capo V 


TRASFERIMENTO DEI MATERIALI ALL'IMPRESA SUBENTRANTE 


Art. 3l. 
Materiali trasferibili 


1) Alfa scadenza o risoluzione del contratto l'impresa 
appaltatrice uscente deve cedere all'impresa appaltatrice 
subentranic, ec questa rilevare dalla prima, tutto il 
materiale fornito nel corso dell'appatio ec regolarmente 
inventariato, ad eccezione di quello dichiarato fuori uso. 


2) A tal fine il comando della legione, anche per i 
comandi dipendenti, dovrà trasmettere copia dell'inventa- 
rio; redatto sci mesi prima della scadenza del contratto dai 
consegnatari dell'Arma secondo le modalità dell'art. 26, 
completo di tutti i materiali, compresi quelli di rinforzo, 
aggiornati a tale data, alla prefettura della provincia sede 
della legione; alla quale dovrà poi inviare il solo riepilogo, 
munito del visto di concordanza dell'impresa appaltatri- 
ce, delle ulteriori variazioni verificatesi sino al termine 
dell’appalto. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 260 


3) Dopo la stipulazione del nuovo contratto di appallo 
il comando della legione trasmetterà, per il tramite della 
prefettura della provincia sede del comando della legione, 
all'impresa uscente copia degli inventari, di cui all'art. 26, 
sottoscritti dall'impresa subentrante. 


Art, 32 
Decorrenza e termini 


1) tI materiale indicato nel comma | del precedente 
articolo s'intende ceduto con effetto dal giorno di 
decorrenza del nuovo appalto e l'impresa appaltatrice 
subentrante ne acquista contemporantamente il possesso, 
sulla base degli inventari di cui allo stesso articolo, senza 
alcuna formalità di consegna, ad eccezione del materiale 
per rinforzi, che le dovrà essere consegnato dall'impresa 
uscente nei quindici giorni dall'inizio del nuovo appalto. 


2) La proprietà del materiale ceduto è riservata in 
favore dell'impresa appaltatrice uscente fino al pagamen- 
to integrale del prezzo. 


3) Il materiale non incluso negli inventari, di cui al 
comma 6 dell'art, 10, deve essere ritirato dall'impresa 
uscente nei trenta giorni dal icrmine che verrà all'uopo 
fissuto dai comandi interessati, a pena di esecuzione in 
danno senza necessità di diflida. 


Art, 33, 
Regolimento dei rapporti conseguenziali 


1) Ogni questione relativa ai rapporti di interessi 
intercorrenti tra le due imprese appaltatrici per tutto ciò 
che si riferisce al passaggio del materiale deve essere 
dircitamento regolata tra fe imprese stesse. rimanendovi 
assolutamente esirance sia l'Arma che l'Amministrazione, 


2) In mancanza di accordo tra le parti, il prezzo del 
materiale ceduto sarà determinato dall'autorità giudizia- 
ria del luogo ove ha sede la legione. È in facoltà delle parti 
che il prezzo stesso venga determinato da un collegio 
arbitrale composto di tre membri, uno nominato 
dall'impresa appaltatrice uscente, l'altro dall'impresa 
subentrante ed il terzo, con funzione di presidente, 
d'accordo tra le parti 0, in Mancanza, dal presidente del 
tribunale del capoluogo sede della legione. 


3) La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà 
di escludere la competenza arbitrale, ed in tal caso, entro 
il termine di trenta giorni dalla notifica della domanda di 
arbitrato deve notificare alla parte attrice la sua decisione. 


4) Nella determinazione del prezzo il collegio arbitrale 
considererà il valore di scambio tra appaltatori alla data 
di scadenza o risoluzione del contratto, tenendo conto 
della particolare destinazione del servizio, della data di 
fornitura attestata dall’Amministrazione e dello stato 
d'uso del materiale stesso. 


5) Sul prezzo come sopra determinato, al netto 
dell'acconto di cui al successivo art. 34, Vimpresa 
subentrante è tenuta a corrispondere all'impresa uscente 
Finteresse pari ai tassi ufficiali di sconto, nei vari periodi, 
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maggiorati di quattro punti dall'inizio del nuovo appalto 
fino al giorno dell'effettivo pagamento. Qualora 'Ammi- 
nistrazione assuma fa gestione del servizio si applicano le 
norme di cui ai commi precedenti e sul prezzo sarà 
corrisposto l'interesse nella misura legale. 


6) Nell'ipotesi di passaggio dalla suddetta pestione 
diretta all'appalto Pimpresa appaltatrice è tenuta a 
rilevare i materiali esistenti al prezzo indicato nel bando 
di gara. 


Art. 34 
Pagamento in acconto 


1) L'impresa  subentrante, prima della stipula del 


contratto, deve, nci modi e nell’ammeontare che saranno - 


stabiliti nella lettera d’invito afla gara, versare all'impresa 
uscente una somma corrispondente alle quantità totali 
delle forniture ordinariate di rinforzo dovute per il 
precedente appalto, a titolo di acconto sul pagamento. 


Capo YI 


COmPENSO SPETTANTE ALL'IMPRESA 


Art. 35. 
Corrispettivo dell'appalto 


1) All'impresa appaltatrice per tutte lc prestazioni è 
dovuto il compenso risultante dall'aggiudicazione. 


2) La liquidazione di deito compenso viene effettuata 
a trimestri posticipati. 

3) Ai fini di quanto previsto nei commi successivi, il 
compenso si compura i giorno considerali 360 giorni di 
un anno commerciale c in base al numero dei militari 
accasermati dichiarati in contratto. 


4) Le variazioni in aumento © in diminuzione del 
numero dei militari di cui al comma precedente hanno, ai 
fini det compenso dell'appaltatore. la seguente disciplina: 


a) quelle comprese entro la metà dello stabilito 
contrattualmente, comportano la corresponsione, se in 
aumento, di due terzi della diaria per ogni unità in più 
rispetto al numero dci militari accascrmati dichiarato in 
contratto e per tutto il periodo in cui le variazioni 
permangono 0, se in diminuzione. la ritenuta di 
cinquantotto centesimi della diaria per ogni unità in meno 
rispetto al numero dei militari dichiarato in contratto per 
tutta la durata di tali variazioni; 

h) sc superano la metà è in facoltà di entrambe lc 
parti di chiedere la revisione del contratto, salvo che 
l'appaltatore non opti per la risoluzione. 


5) Nel caso in cui non sia fatta domanda di revisione 
e nell'ipotesi di richiesta di risoluzione del contratto per 
il periodo previsto al successivo comma 7, compete 
all'appaltatore, per le variazioni che superano la metà, il 
trattamento di cui alla precedente lettera 4). 


6) Nel caso di domanda di revisione. il mancato 
accordo comporta la risoluzione del contratto. 


7) La risoluzione avrà, comunque, effetto dal primo 
giorno del secondo trimestre successivo, a quello in cui 
venga prodotta la relativa richiesta ovvero sia constatato 
il mancato accordo per la revisione del contratto, senza 
pregiudizio per l'immediata azione di risarcimento dei 
danni eventualmente subiti dallAmministrazione. 


8) Le variazioni in aumento o in diminuzione della 
forza dichiarata in contratto vengono effettuate dall’Am- 
ministrazione appaltante e comunicate al comando delia 
legione ed all'impresa appaltatrice. 


9) La istituzione o soppressione di ciascun comando, 
reparto o ufficio indicato nell'elenco di cui all'art. 3, è 
regolata, ai fini del compenso all'impresa appaltatrice, 
dalla medesima normativa disciplinanic le variazioni in 
aumento 0 diminuzione di una unità di personale 
accasermalo. 


10) La varizione numerica dell'elenco dei reparti non 
concorre, tultavia, con fe variazioni della forza contrat- 
tualc ai fini dell’esercizio della facoltà di chiedere la 
revisione 0 la risoluzione del contratto, 


HI) Le variazioni suddette sono effettuate dall’Ammi- 
nistrazione appaltante e comunicate al comando della 
legione interessata cd all'impresa appaltatrice. 


12) Ai fini di quanto sopra prescritto, vengono prese in 
considerazione lc istituzioni o soppressioni di qualsiasi 
reparto, comando o ufficio comunque denominato della 
organizzazione territoriale, mobile c speciale — indiffe- 
rentemente retto da ufficiale 0 sottufficiale — istituito, 
non per csigenze temporanec, 0 soppresso con provvedi- 
mento ministeriale 0 del comando generale dell'Arma. 


13) Per quanto concerne il compenso, le suddette 
variazioni in aumento o diminuzione di ciascun reparto, 
comando od ufficio vengano considerate sempre equiva- 
lenti alla variazione di un'unità di personale accasermato 
anche allorquando il provvedimento istitutivo o di 
soppressione di uno degli anzidetti organismi contempli 
nella medesima sede uno o più uffici direttamente dal 
primo dipendenti. 


14) Ai fini della liquidazione: del ratco trimestrale 
del compenso, il comando della legione deve riferite 
all'Amminisirazione appaltante, entro i quindici giorni 
successivi alla scadenza del trimestre, sull'andamento del 
servizio, precisando il numero complessivo delle presenze 
effettivamente verificatesi nell'ambito della circoscrizione 
della legione. 


Art. 36. 
Rivedibilità del compenso 

1) H compenso annuo risultante dall’aggiudicazione è 
soggetto a rivedibilità biennale. 

2) La revisione sarà effettuata per la prima volta sul 
compenso determinato in contratto e per lc altre volte su 
quello vigente nel biennio precedente. 

3) La revisione verrà applicata d'ufficio e sarà 
commisurata all'80% della media tra la variazione nel 
biennio dell'indice generale dei prezzi praticati dai 
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grossisti © la variazione nel biennio medesimo dell’indice 
generale dei prezzi alla produzione dei prodotti 
industriali, accertata. dall'Istituto centrale di statistica, 
con effetto dall'inizio del biennio successivo. 


Capo WII 


SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI 
RISOLUZIONE DEI. CONTRATTÒ 


Art, 37. 
Penalità 


1) L'impresa inadempiente, oltfe a sottostare alle 
conseguenze dell'eventuale esceuzione in danno, sarà 
soggetta alle seguenti penalità giornaliere per tutto il 
penodo di inadempimento: 


1) da un minimo di L. 6.000 fino ad un massimo di 
L. 60.000 per il ritardo nell’esceuzione di una richiesta o 
degli adempimenti stabiliti dall'art. 16; 


2) L. 10.000 nel caso di ritardo nella l'ornitura di 
letti, brande o maferassi, per ognuno di detti oggetti, 
considerandosi peraltro unico l'oggetto qualora si-tratti di 
materasso e relativo letto o brandu; 


3) L. 10.000 per ogni serie di materiali per rinforzi 
mancante o incompleta; 

4) L. 60.000 per la mancata designazione del 
rappresentante, di cui all’art. 18; 


5) L. 60.000 per il ritardo nel ritiro dalle caserme dei 
mafcriuli fuori servizio c fuori uso. 


Art. 33, 
Applicazione delle penalità 


1) Nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 24 1a penalità 
sara applicata e liquidata dal prefetto della provincia sede 
della legione dopo che siano cessati gli effeuti dell’inadem- 
pimento con l'esecuzione in danno. 


2) Negli altri casi, in cui non sia richiesta l'esecuzione 
in danno, il prefetto applicherà e liquiderà la penalità, 
previa contestazione dell'inadempimento all'impresa 
appaltatrice, con invito a fare pervenire le proprie 
deduzioni nel termine perentorio di dieci giorni dal 
ricevimento dell’avviso. 


3) Contro il provvedimento del prefetto è ammesso 
ricorso al Ministro dell’interno nel termine perentorio di 
quindici giorni dalla sua comunicazione. 


Art, 39. 
Sospensione dei pagamenti 
1} A garanzia di quanto dovuto dall'impresa, ai sensi 


degli articoli 24 e 37, l’Amministrazione può sospendere, 
parzialmente, il pagamento del compenso, senza che 


l'impresa possa avanzare pretese di interessi o di danni per. 


il ritardato pagamento, 


RIZZO 


Art. 40). 
Decadenza dell inipresa- 


1) L'impresa puo essere dichiarata decadula dall’ap- 
palto: 

1). se non assume regolarmente il servizio all’inizio 
dell'appalto e non provveda, nei termini, alla fornitura c 
alla sistemazione di tutto il materiale occorrenté; 

2) se non corrisponde all’appaltatore uscente l’im- 
porto ‘del materiale rilevato nei termini c modi previsti 
dall'art. 33; 

3) sc, nel corso dell'appalto, si rende inadempiente o 
gravemente negligente in modo tale da compramettere il 
regolare andamento del servizio; 

4) sc cede l'appalto senza il preventivo consenso 
dell'Amministrazione; 

5) sce viene condannata per frode o dichiarata fallita. 

2) Nei casi suindicati è in facoltà dellAmministrazione 
di assicurare il servizio mediante esecuzione in danno, 
salva restando, qualora sce ne verifichino i presupposti 
prescritti nel presente capitolato, Fapplicazione ‘delle 
penalità. 

3) La decadenza che viene dichiarata - con atto 
amministrativo comporta la risoluzione del contratto. 

4) Nei casi indicati ai numeri 1, seconda parte, 2,3 e 4, 
Pinadempienza o la negligenza sarà previamente contesta» 
ta all'impresa con intimazione a provvedere o a. fornire 
giustificazioni nel termine perentorio di trenta giorni c 
con diffida di decadenza. 


Arl. 41. 
Incameramento della cauzione 


1) L'impresa dichiarata decaduta incorre nella perdita 
della cauzione a titolo di penale, salvo il. diritto 
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. 


Art. 42. 
Morle del titolare dell'impresa 


1) Se Pimpresa è una persona fisica o una ditta 
individuale, la morte del suo titolare determina la 
risoluzione del contratto, salva. la facoltà per l'’Ammini- 
strazione di concederne la continuazione agli eredi. 


DISPOSIZIONI TRANSITORIE 


Art. 43, 
Trasferimento dei materiali all'impresa subenirante 
P 


1) Nella prima -applicazione del: presente. capitolato 
l'impresa appaltatrice subentrante è tenuta a rilevare da 
quella uscente o dall’Amministrazione.i materiali di cui 
agli inventari depositati presso l'Amministrazione appal- 
tante, distintamente per ciascun appalto.. 


2) t-predetti materiali-debbono essere rilevate anche se 
nen - conformi per tipo, dimensioni o qualità alle 
prescrizioni del presente capitolato. 
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3) 1 materiali rilevati sono utilizzati nelle caserme 
dell'Arma nelle quantità c qualità previste dal presente 
capitolato; quelli csuberanti rimangono, Invece, nella 
piena disponibilità dell'impresa appaltatrice, ta quale, nei 
limiti di tempo di cui all'art. 45, potrà utilizzarli in 
sosutuzione di materiale dichiarato fuori uso. 


Art. 44. 
Riserva d'approvvigionamento 


1) L'amministrazione si riserva di richiedere all'impre- 
sa appaltatrice materiali in sostituzione di quelli previsti 
dagli allegati TH c DIN qualora gli stessi risultassero nel 
novennio d'appalto, inadeguati alia loro funzione © 
superati dalla corrente produzione. 


2) Inoltre Amministrazione si riserva di aggiungere 
agli allegati I IL e II mediante atti aggiuntivi, nuovi 
materiali, l'uso dei quali si rendesse indispensabile 1 
seguito del progresso tecnologico. 


Art, 45. 
Termini per la sostituzione del materiale 


1) Con decorrenza dal primo giorno di esecuzione dei 
contratti novennali d'appalto che verranno stipulati 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
capitolato c che saranno pertanto dal medesimo regolati, i 
materiali sottoelencati non previsti nel precedente 
capitolato ovvero diversi per forma, dimensioni e materia, 
da quelli già in dotazione ai reparin debbono cssere 
immessi nella zona d'appalto in sostituzione di quelli 
csistenti all'atto della messa fuori uso di questi ultimi o 
comunque non oltre i tempi appresso indicati per ogni 
calcgoria. 

2) Entro il 1° trimestre del secondo anno dell'appalto: 


1) tetto in tubolare di ferro per camera di sicurezza, 
di cui all'allegato IV-Zbis; 

2) arredi per posto lavoro per terminalista, di cui 
all'allegato f, lettera #4. 


Entro it 1° trimestre del terzo anno dell'appalto: 


3) arredi per sala munioni 0 convegno. di cui 
all'allegato HI, lettera 4. 


Entro il 1° trimestre del quinto anno dell'appalto: 


4) tutti gli arredi non contemplati nel presente 
articolo, comunque difformi da quanto previsto dal 
successivo allegato IV, ancorché non dichiarati fuori uso. 


Entro il 1° trimestre del sesto anno dell'appalto: 

5) materasso a molte climatizzato di cul all'allega- 
to IV, lettera {, sin per la fornitura ordinaria che per 
rinforzo. 

Entro il 1° trimestre del settimo anno dell'appalto; 

6) armadio guardaroba di legno per camerata, di cui 
all'allegato IV, lettera A sia in sostituzione di quello già 
previsto per la fornitura ordinaria sia ad integrazione 
della serie di materiali per rinforzo, 
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ALugato 1 


ARREDAMENTI DEGLI UFFICI 


A) Per l'ufficio di ciascun comandante 
di gruppo c relativo nucleo comando (*). 


L'Amministrazione provvederà per gli 
uffici del comandante di gruppo c del relativo 
nucico comando - - i quali si trovano in un 
contesto di ambienti interamente affidati in 
appalto — rispettivamente con forniture di 
arredi nel primo caso completi di anticamera, 
previsti per i propri dirigenti della Polizia di 
Stato c, nel secondo, con maitcriali tipologica- 
mente conformi alle descrittive del presente 
capitolato per analoghi incarichi 


404 4 4 a» 


B) Per ufficio di ciascun ufficiale supe- 
riore: 


1) Tendaggi di buona qualità per le 
finestre, compicti di ogni accessorio . . . . 


2) Scrivania in legno lucidato, di buona 
qualità, con cassciti muniti di serratura c con 
piano ricoperto di mezzo cristallo 


3) Armadio libreria in legno c.s., munito 
di serratura e di guardaroba con specchio di 
media grandezza, 


4) Tavolo d'accompagno, in legno c.s., 
con due cassetti muniti di serratura . ... 


5) Poltrona girevole da scrittoio con 
fondo c dorso imbottiti c rivestiti in tessuto 
resinato clastico (tipo skai di ottima qualità) 

6) Sedie d'accompagno con fondo e 
dorso: Csi ile ae le A 

7) Divano imbottito a molle o in gomma 
piuma rivestito in tessuio resinato elastico 
(tipo skai di ottima qualità) 


8) Poltroncine d'accompagno 


»oror ee + 


9) Etagèr in legno c.s. a tre ripiani 
complessivi 


10) Portatelefono . 4, 
11) Tappeto di lana nazionale da m 2x3 
12) Zerbino di cocco... ......... 


13) Lume da tuvolo in stile con i mobili 


14) Lampadario in stile con i mobili 


(*) Fornitura a cura del Ministero dell'interno. 


Quantità 


occorrcoli 


Quantità 


occorrenti 


ie) 


occorrenti 
I 


occorrenti 


6-11-1991 
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€) Per l'ufficio del comandante di co- 
mando intermedio: 


1) Per l'ufficio di ciascun comandante: 


1) Tendaggi pér lc finestre, di buona 
qualità c completi di ogni accessorio. . . 


2) Studio in legno di buona qualità (4) 
composto di: 


a) tavolo scrittoio... LL... 


bh) armadio libreria munito di guardaro- 


ba, con specchio di media grandezza allo 
interno 


c) portatelefono 


4080006 sono. 300 


d) poltrona girevole imboltita ricoperta 
in icssuto tipo skai di ottima qualità . .. 


e} sedie imbottite ricoperte in tessuto 
tipo skai di ottima qualità. ......... 
f) etager in stile con i mobili. .... 


3) Salotto (5) composto di: 


4) divano imbottito ricoperto in tessuto 
tipo skai di ottima qualità. . . ... PERA 


h) poltrone imboltite ricoperte in tessu- 
to skai di ottima qualità. ......... 


c) tavolino da centro in legno in stile 
con i mobili... 


4) Tappeto di tana nazionale da metri 
1,50 x 2,50 


5) Zerbino di cocco 


E SÌ] 


dune 000010 


6) Lume da tavolo in stile con i mobili 
7) Lampadario in stile con i mobili. . . 
8) Armadio (c) metallico di sicurezza. . 


(4) Come da Allegato IV-A. 
fb) Come da Allegato IV-E. 
(e} Come da Allegato IV-T. 


11) Asticamera (1) costituita da: 


i) Tende di qualità fine per le finestre, 
complete di ogni accessorio ......... 


2) Salotto (a} completo di: 
a) divano imbottito ricoperto in tessuto 


tipo skai di ottima qualità. . ........ 
.b) poltrone imbottite ricoperte in tessu- 
ta. tipo, skai di ottima qualità. ....... 
c) tavolino da centro... ....... 


Quantita 


occorrenti 


occorrenti 


occorrenti 


(1) Solo per i comandi di compagnia e di tenenza territoriali. 


(a) Come da Allegato IV-E. 


3) Sedie con fondo imbottito ricoperto in 
tessuto lipo skai di ottima qualità in stile con 
il salotto LL. 

4) Tappeto di lana nazionale da m 1.50x2 

5) Attaccapanni a colonna in stile con i 
mobili a 4 o più beccalelli | .....,.,.. 

6) Lampadario in.stile con i mohili. .,. 

7) Poriaombrebli . ............. 
D)} Per l'ufficio dei ciascun ufficiale infe- 

riore: 


1) Tendaggi per le finestre, di buona 
qualità c completi di ogni accessorio. . 
2) Studio în legno di bitona qualità (@) 
composto di: 
a) tavolo ‘scrittoio. . .......... 
h) armadio libreria munito di guardaro- 
ba, con specchio di media grandezza all’in- 
IO, RE LRERARZA ERA 
©) etagér in stile con i mobili. .... 
d) portatelefono ............. 


e) poltrona imbottita ricoperta in tessu- 
to tipo skai di ottima qualità... ..... 


f) sedie imbottite ricoperte in tessuto 
tipo skai di ottima qualità... ....... 
3) Tappeto di lana da m 1,50x2,50 .. 
4) Lume da tavolo in stile con i mobili 
5) Lampadario in stile con i mobili. . . 


6) Zerbino di cocco da m 1,20x0,70.. 


fa) Come da Allegato IV-A. 


E) Per ciascun comandando di stazione, 
posto fisso 0 di reparto di analogo livello 
gerarchico o per l’ufficio di ciascun capo 
scrivani: 


1) Per l'ufficio del titolare: 


1) Tende per le finestre, di buona qualità e 
complete di ogni accessorio |. ........ 


2) Studio metallico (a) composto di: 
a) tavolo scrittoio. . .......... 
b) portatciclong 
c) tavolino dattilo metallico con sedia c 
con lampada snodabile. . .......... 


#4 404 


(a) Come da Allegato IV-B. 


la - 


Quantità 


(9 


Quamità 


occorrenti 


2 


occorrenti 
J 
I 


Quantità 


occorrenti 


f-11-1991 


e 


d) sedie (1) 


c) Armadio metallico con porte scorre- 
voli (4) 


S) craper 


3) Armadio metallico di 
custodia documenti (2) (*). 


sicurezza per 


oro. 00000 


4) Lume da tavolo in stile con i mobili 


$) Zerbino di cocco 


1) Per i rimanenti uffici (3): 
1) Arredamento previsto: 


a) tavoli metallici con piano in laminato 
plastico, con cassetti muniti di serratura ((c) 


hi sedie (a) 


c} tavolini dattilo metallici con sedia c 
lampada snodabile (4) 


d) armadi metallici con porte scorrevoli 
c relativi sopralzi (5) 


c) scala a libro 


1) attaccapanni metallico a colonna a 4 
o più beccatelli LL... 


g) lume da tavolo 


HI) Per dii sala di attesa, del comando di 
stazione (d): 


1) Tende per le finestre, di buona qualità, c 
mumie di ogni accessorio 


2) Divino a duc posti imbottito € ricoper- 
to in tessulo upo skai sostituibile a richic- 
sta, all'atto della prima distribuzione o al 
momento del fuori uso. con due poltrone 


3) Sedia imbottita © ricoperta in tessuto 
upo skui 


PE E SI E I E E dea 44 a 


4) Tavolino da centro in stile con i mobili 


5) Attaccapanni a colonna a 4 0 piu 
beccatelli 


11) Di cui una con bracciali. 
(2) Soto per i comandi di stazione & 
{Escluso capo scrivaso; © * 7" 
fer Come da Allegato IV-B. 
Ph, Come da Allegato 1V-C. 
‘ci Come da Allegato IV-D. 
"di Come da Allegato IV-F. 
{%) Vornitura 4 curi del Mimstero dell'intero. 


pesto fissa. 


Quantità 


occorrenti 


occorrenti 


occorrenti 


occorrenti 
| 


occorrenti 


occorrenti 


occorrenti 


Vu 
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F) Per l'ufficio di ciascun comandante di 
squadriglia distaccata o di reparto ana- 
logo: 


1) Tavolo metallico con piano laminato 
plastico, con cassetti munili di serratura (@) 
2) Tavolino dattilo metallico con sedia (5) 
3) Sedie metalliche con sedile c spalliera in 
laminato plastico (€). 


e + 0 001010 
* 


4) Armadio metallico con porte scorre- 
voli (d) ......-..4 


5) Mezzi di illuminazione elettrica ovvero 
daSica a Fea aoda li 


6) Attaccapanni metallico a 4 boccatelli 


+00 aa 0 


ve. 0038041 


om 


(a} Come da Allegato 1V-D. 
fh) Come du Allegato 1V-B, 
fc) Come da Allegato IV-G. 
fdi Come da Allegato IV-C. 


G) Per ogni ufficio scrivani di comando 
retto da ufficiale: 


1) Tende per le finestre, di buona qualità c 
munite di ogni accessorio . . ........ 


2) Tavoli metallici con piano laminato 
plastico con cassetti muniti di serratura (a) 


3) Tavolini dattilo metaltici con sedia c con 
lampada snodabile (b)............ 


4) Portatelefono metallico () 


5) Armadi metallici con porte scorrevoli c 
relativi sopralzi (ec)... .. 


6) Sedie (6) 
7) Scala a libro metallica 


8) Attaccapanni metallico a colonna a 4 0 
più beccatelli 


9) Lume da tavolo... ....,...., 


fa) Come da Allegato IV-D. 
ib) Come da Allegato IV-B. 
te) Come di Allegato IV-C. 


H) Per ogni comando, repario e ufficio: 


1) Tavolo portaterminale (video più ta- 
slicra) a doppio ripiano ovvero con UA 
estensibile. . 

2) Supporto  portasiampanie dotato di 
doppio cestello per banda di carla... .. 

3) Poltrona tipo daitilo ricoperta 
tessuto ignifugo su 5 razze a ruote. . ... 


Serie generate - n. 260 


Quantità 


occorrenti 
{ 


Quantità 


occorrenti 
occorrenti 


occorrenti 
1 


occorrenti 
occorrenti 
Ù 


occorrenti 
occorrenti 


Quantità 


occorrenti 
occorrenti 


occorrenti 
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ALcegaTo Il 
ARREDAMENTO DELLE CASERME 


A) Per le camere dei sottufficiali e per le 
camerate degli appuntali e carabinieri 
(spettanza per ogni militare): 


Quintilà 
1) Letto in ferro, con rete, del tipo 
sovrapponibile con doppia spalliera in legno 
staccabile e applicabile alle estremità del 
letto: (0). Line I 
2) Comodino e lume da notte funzio- 
nante (5). ...............6% l 
3) Materasso a molle climatizzato. . . | 
4) Cuscino a molle ......,..... I 
5) Federa di tela di cotone di ottima 
qualità adatta al cuscino. . ......... 1 


6) Lenzuola di tela di cotone, di ottima 
qualità, di dimensioni mai inferiori a metri 
2,80 x 1,60... para 


2 
7) Coperte di lana (1) (c) ....... 2 
I 
1 


© 6. 0 + 0 000 


8) Copriletto . ........L 
9) Armadio guardaroba in legno . .. 


10) Scarpiera in legno per ogni due 
Milia I 


11) Sedia metallica con sedile e spalliera 
in laminato plastico (4) ........... Ù 


12) Asciugatoio da bagno in tessuto di 
cotone bianco a spugna, di dimensioni non 
inferiori a m 1,80 x 1,50.......... 1 


13) Asciugamano di cotone a nido d’ape 
(em 100 x 60 circa). ............ L 


14) Tavolo in legno, alto m 0,76, con 
piano rivestito in laminato plastico di colore 
analogo a quello dell’armadio, munito di 
cassetto con serratura. Dimensioni del piano 
m 0,85 x 0,50 (2) .............. 1 


15) Attaccapanni con due beccatelli in 
metallo cromato. 


16) Scaletta metallica per il letto sovrap- 


posto (ogni coppia di letti) ......... 1 
17) Tendine di tessuto bianco non traspa- 
rente, per finestre camerata ......... occorrenti 


(1) Tre nelle località a cima rigido, che saranno espressamente 
indicate nel contratto. 

(2) Per battaglioni carabihiori»e gruppi squadroni uno ogni 4 
muilitari di truppa 

(a) Come da Allegato IV-H. 

(b) Come da Allegato IV-]. 

(c) Come da Allegato IV-L. 

(d) Come da Allegato IV-G. 


B) Fornitura per le mense obbligatorie di 


servizio. 
Quantità 
I) Per ciascuna cucina dei sottufficiali e dei 
carabinieri: 
f) Cucina a gas a tre o più fornelli con 
forno (*) (DD... 1 
2) Armadi componibili pensili o con 
piedini idonci a contenere pentolame, utensi- 
leria e provviste di vettovaglie (a) . . ... occorrenti 
3) Tavoli da lavoro in acciaio inox (f) occorrenti 
4) Frigorifero (*) (2) .......... L 
5) Pentolame in acciaio inox (pentole, 
tegami, tortiere, colapasta, padelle, graticole, 
ecc.) di varia grandezza . .......... occorrenti 
6) Utensileria in acciaio inox completa 
(mestoli, ramaioli, forchettoni, passabrodo, 
grattugia, coltelli, taglieri, mezzelune, schiu- 
marole, portasale, ccc.). ........... occorrenti 
7) Scolapiatti in laminato plastico pensi- 
le ad armadietto (3) . ............ occorrenti 
8) Recipienti in plastica (secchi, catini, 
ecc.) di varia grandezza . .......... occorrenti 
9) Bidone in plastica per rifiuti con 
coperchio di capacità adeguata alle esigenze occorrenti 
10) Grembiuli per cucina in tela olonetta, 
con pettorina . ................ occorrenti 
11) Strofinacci grandi per cucina . ... occorrenti 
12) Asciugatoi per cucina ........ occorrenti 
13) Bilancia da banco portata kg 2. . . 1 
14) Bascula metallica portata kg 200 per 
grandi reparti . ................ I 
15) Motoriduttori con apparecchiature 
intercambiabili (*) (4) ............ | 
16) Eleitrodomestico multiplo intercam- 
biabile (*) Gli. va | 


{1) Di potenzialità adeguata at numero dei conviventi. 

(2) Di capacità adeguata al numero dei conviventi. 

{3) Per convivenze superiori alle 10 unità scolapiatti carrellato, con 
elementi sovrapponibili. 

{4) Per i reparti aventi forza accasermata di 20 o più militari, 

(5) Per piccole comunità. 

(*) Fornitura a cura del Ministero dell'interno. 

{a) Come da Allegato IV-O 

(5) Come da Allegato IV-P. 


WI) Per ciascuna sala mensa dei sottufficiali 

e carabinieri: 

1) Stoviglie (piatti fondi, piatti piani, 
piatti da frutta, tazze per caffellatic) in 
porcellana doppio spessore. . ........ 

2) Bicchieri di vetro bianco di buona 
qualità: ic colpa 

3) Bottiglie da vino da 1/4 di litro, in 
vetro bianco di buona qualità. ....... 


occorrenti 
occorrenti 


e 000 000 


occorrenti 


— 16 
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Quantità 
._ 4) Brocchette per acqua di vetro bianco 
di.buona qualità, da un litro, in ragione di 
uno ogni quattro militari . . ......... OCCOrrenti 
5) Ampolle ‘di vetro bianco per olio e 
ACETO. innate occorrenti 
6) Saliere di vetro bianco a tre usi. . occorrenti 
7) Bricchi acciaio inox per caffellatte da 
un litro, in ragione di uno ogni 4 militari occorrenti 
8) Tavoli metallici con piano în lamina- 
to plastico (a)... .............. OCcorrénti 
9) Sedie metalliche con sedile e spalliera 
in faminato plastico (5) . .......... occorrenti 
10) Sedia imbottita con braccioli per sala 
mensa (1) (O). ........-....... 2 
11) Armadi metallici ad ante, realizzati in 
modo da formare internamente tante divisio- 
ni munite di sportelli a cernicra con serratura 
e porta cartellino (4). ........,... occorrenti 
12) Tovaglie di tela di cotone di buona 
qualità di misura adatta ai tavoli. . . . . . occorrenti 
13) Tovaglioli di tela c.s. di dimensioni 
mai inferiori a m 0,65 x 0,65..., occorrenti 
14) Posate in acciaio inossidabile di 
idonca consistenza... occorrenti 
15) Piatti di portata ovali in acciaio inox occorrenti 
16) Zuppiere in acciaio inox... .... occorrenti 
17) Insalaticre in acciaio inox... ... occorrenti 
18) Attaccapanni con beccatelli in metal- 
lo cromato... occorrenti 


{u) Come di Allegato IV-Q. 

(f) Come da Allegato iV-R. 

(e) Come da Allegato IV-B. 

(d) Come da Allegato IV-S. 

(1) in numero pari alla metà della forza ravcuscemata con un 
minimo di due (esclusi battaglioni). 


C) Per ciascuna camera di sicurezza: 
1) Coperta di lana. ........... occorrenti 


2) Letto in ferro tubolare (o) . .... Ì 
3) Bicchiere di plastica |. ........ | 


(d) Come da Alleguto IV lett. Z-bis. 


PD) Per ogni Corpo di guardia del coman- 
do di battaglione carabinieri, gruppo 
squadroni o di comando cquiparato: 


1) Tavolo metallico con piano in lami- 
nato plastico con cassetti muniti di serra- 
tura (0)... 

2) Sedia metallica con sedile e srillicia 
in laminato plastico (f) 


40004 4 è * 


(n) Come da Allegato IV-D. 
(5) Come di Allegato IV-G. 


3) Albo in alluminio anodizzato con 
sportello e vetro, di cm 50 x 70, per gli ordini 
del.giorno . 


è 0 è è de 8 0 € 


4) ‘Specchio di m 0,60 x.1,20 di buona. 


Qualita ia ara RR ee 


5) Orologio da muro, con quadrante del 
diametro di almeno cm 25. . 


e 100 è 0 


6) Rastrelliera metallica per armi nu lunghe 
individuali da 10 posti... .. 


> 0%. +00. 


7) Attaccapanni con beccatelli in metal- 
lo cromato. . . 


evo» non 


8) Letti e materassi di prescrizione per 
ciascin dormitorio (ove esistc) 


e 00410 a 


E) Per ogni sala di attesa di comando di 
battaglione carabinieri, gruppo squa- 
droni, nonché di comando di ufficiale 
distaccato (ove esiste apposito locale): 
gli stessi materiali indicati per la sala di 
attesa dei comando di stazione 
(Alleg, 1, lett. D. parte 3*) 


F) Per ciascun ufficio dell'ufficiale di 
picchetto o maresciallo di servizio (ove 
esiste): 


1) Tavolo scrittoio metallico (u). . . . 
2) Sedie (4) (1)... ........ LA 


3) Bacheca in alluminio anodizzato con 
sportello a vetro munito di serratura per 
custodia chiavi... ..... si 


Boa 0a 


4) Letto picghevole, completo di mate- 
rassino di puro lattice di gomma espanso c 
cuscino dello slesso materiale . . ...... 


(I) Di cui una con braccioli. 
{a} Come du Allegato 1V-B, 


G) Per ciascun ufficio dei sottufficiale di 
ispezione (ove csistc): 


1) Tavolo metallico con piano in lami- 
nato plastico, con cassetii muniti di serratura 


(a): in Sr 


2) Sedia metallica con sedile e spalliera 
in faminato plastico (5) . ... 


3) Letto picghevole, completo di mate- 
rassino in puro lattice di gomma espanso c 
cuscino dello stesso materiale . ....... 


Come da Alkgato IV-D. 
{#) Come da Allegato IV-G. 


SON r (OP 


occorrenti 
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Quantità 


H) Perillocale del militare di servizio alla 
caserma, sede di comando di compa- 
gnia c di tenenza territoriale (ove 
esiste): 


1) Mobile in legno lucidato con ictlo 
pieghevole completo di materassino di-puro 
lattice di gomma cspanso c cuscino dello 
atesso materiale . .............. 1 


2) Tavolo scrittoio con° piano di-«cm 
120 x 75 x 76, munito di cassettiera-a 2 cas- 
setti (0)... .. si gra RC I 


3) Sedia (5)... ... RR Ro | 


(a) Come du Allegato IV-D. 
(i) Come da Allegato IV-R. 


I) Oggetti c forniture varie per ciascuna 
caserma: 
1) Stemma dello Stato per l'ingresso 


principale di ogni edificio 0 sede di comando 
dell’Arma (*) 


2) Bandicra nazionale (*). ....... | 
3) Aspirapolvere di tipo domesti- 


co (*) (DL... iaia de . 


4) Lucidatrice di tipo domestico (*) NT 
5) Specchio per lavabo con mensola . 
6) Portacenere metallico a colonna . . 
7) Attaccapanni metallici a colonna (2) 
8) Sgabello per doccia ..... 0... 
9) Panche per doccia 
10) Sgabello per lucidatura scarpe . . . 


HI) Armadio metallico grande per custo- 
dia della biancheria e delle coperte. . . .. 


12) Rastrelliera per armi in dotazione di 
reparto: (*). lit e 


13) Mezzi adeguati per attingere acqua 
da pozzi o cisterne, se occorrenti, . .... 


14) Molic, palette ec coprifuoco per 
caminetto c per stufa, se occorrenti . . . |. 


15) Portasciugamano metallico a colonna 
16) Scaldabagno (*)............ 
17) Zerbini di varie dimensioni e qualità 
18) Armadietto portascope realizzato in 
laminato plastico 
19) Bacheca per avvisi e ordini del giorno 
in alluminio anodizzato con sportello 2 vetro 
em 120 x 90.... 


occorrenti 
occorrenti 
occorrenti 
occorrenti 
occorrenti 
occorrenti 
occorrenti 
occorrenti 


ora seen 


occorrenti 
occorrenti 
occorrenti 


occorrenti 
occorrenti 
occorrenti 
occorrenti 


occorrenti 


‘occorrenti 


e 00001 »o ra 0040006 


(1) Solo per i comandi retti da ufficiale. 

(2) Per i locali ove non sia già stato previsto altro tipo di 
attaccapanni. 

(*) Fornitura a cura del Ministero dell’inecno. 


Supplentento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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Quanti 


20)) Arredi per archivio (scaffalature 
metalliche, classificatori metallici, cassette 
schedario, ccc.) (A)... 

21) Tavolo metallico per armeria, se 
occorente (cm 150 x 90 x 80h) ..... 

22) Armadicito metallico spogliatoio bi- 
posto per gli addetti a particofari servizi 
(meccanici, autisti, motociclisti. cec.) (5). . occorrenti 


occorrenti 


occorrenti 


Ta) Come da Allegato IV-U N. 
(5) Came da Allegato IV-Z. 


L} ITiuminazione: 

1) Installazione dei contatori, canone di 
utenza c consumo di energia cicitrica: a cura 
dci reparti dell'Arma 

2) Corpi illuminanti: plafoniere in vetro 
con lampada c/o tubi al neon (1) per tutti i 
locali per i quali non sia stato previsto altro 
tipo di corpo illuminante: a cura dell'appalta- 
(Ore. ot rità NEGARE 

I Lampade di vario tipo per iflumina- 
zione sussidiaria (ove occorrono): a cura del 
Ministero dell'interno 


occorrenti 


(I) A richiesta del reparto. 


M) Perogni sala riunione c convegno (ove 
esiste): 


1) Poltrona componibile per salotto in 
struttura lignea con schiumato in poliuretano 
ricoperta in tessuto ignifugo (dimensioni 
em 70 x 70 x 80h circa). ........ 


2) Tavolino da centro realizzato con 
essenza lignea di noce.a vista (piallaccio) 
dimensioni em 70 x 70 x 40f circa... 


occorrenti 


occorrenti 


Arurciaro HI 
MATERIALI PER RINFORZI 


Quantità 

1) Rete metallica” aid onda con gambe 

picghevoli resistente alla ruggine, dalle 

dimensioni: larghezza em 80, lunghezza 

cm 190; altezza dal pavimento cm 38 circa L 
2) Materasso a molle climatizzato, SA .d 
3) Cuscino a molle ........... J 
4) Lenzuola, federe e-coperie come per i 

tciti della fornitura ordinaria (1) * occorrenti 
5) Asciugamano di cotone bianco a nido 

d'ape (cm 100 x 60 circa) ......... LI 
6) Sedia pieghevolè . ........ ) 
7) Attaucananni metallici.a edlonna cori 

4 beccateli (LL. I 
8) Armadio guardaroba in legno (a) . I 


(1) Inolire devono cssere forniti gli oggetti da cucina c da mehsi 
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{a) Come da Allegato IV lett. A. 
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DESCRIZIONE TECNICA 
DEI SINGOLI MATERIALI 


A) STUDIO IN LEGNO, 


I mobili dovranno essere in paniforie impiallaceciato di 
noce, tonalità «testa di moro», realizzati a perfetta regola 
d'arte e secondo le norme della migliore tecnica. 


La verniciatura dovrà essere eseguita con vernici 
sintetiche opache. 


Le strutture portanti dovranno essere realizzate in 
alluminio anodizzato lucido a sezione quadra. 


Caratteristiche particolari dei singoli arredi: 


— tavolo scrittoio: dimensioni cm 200 x 9 x 78 h 
circa. Due cassettiere da Lre cassetti ciascuna: scorrimento 
a mezzo di cuscinetti su guide metalliche. Serratura tipo 
Yale a blocco simultaneo, differente per ciascuna 
cassettiera. Piano dello spessore di cm 3 con sporgenza 
(aggetto) anteriore e laterale di em 16 circa rispetto al 
corpo; 

— etager a tre ripiani complessivi aventi le dimensioni 
di em 120 x 35 x IIO h circa; 


— armadio libreria: a te ante. Dimensioni 
cm 150) x 45 x 190% circa. Un'anta laterale dovrà 


essere munila di astina appendiabiti applicata al di sotto 

di un pianetto regolabile in altezza; al relativo sportello, 

nella parte interna, dovrà essere applicato uno specchio di 

media grandezza. Lc altre due ante dovranno essere 

ra di 4 ripiani regolabili in altezza. Serratura Lipo 
ale; 


— portatelefono: dimensioni cm 60 x 35 x 66 l circa 
munito di ripiano; 


— polirona e sedie: la poltrona, montata su cinque 
ruote, a struttura metallica cromata, è del tipo girevole, 
inclinabile, regolabile in altezza. Sedile, schienale e 
braccioli imbottiti e ricoperti di tessuto resinato elastico 
(tipo skai di ottima qualit) di colore nero con cuciture a 
costé. Dimensioni: cm 62 x 60 x 89 h circa. 


Le sedie avranno le stesse caratteristiche costruttive e di 
rilinizione della poltrona; 


- tavolo di accompagno in legno coù duc cassetti 


muniti di serratura tipo Yale aventi le dimensioni di. 


cm 120) x 70 x 78 h circa. 


B) STUDIO METALLICO. 


1 mobili dovranno essere realizzati con strutture 
metalliche, gambe in profilato di alluminio anodizzato a 
sezione quadra da em 3. corpi in lamiera d'acciaio, piani 
rivestiti in laminato plastico color mogano. La costruzio- 
ne dovrà cssere effettuata a perfetta regola d'arte, secondo 
le norme della migliore tecnica. Verniciatura, previa 
fosfafazione, con smalto sintclico cd cessicazione in 
galleria termica. Sottopiedi in gomma o in plastica. 


Cuaratteristiche particolari dei singoli arredi: 


— tavolo scrittoio: dimensioni cm 170 x 85 x 78 li 
circa. Due cassettiere da ire cassetti ciascuna con 
serratura tipo Yale, differente per ciascuna cassettiera. 
Piano dello spessore di cm 4 con sbalzo anteriore di cm 16 
circa, laterale e posteriore di cm 5 circa rispelto al corpo. 
Vernicisitura in grigio grafite, fatta, eccezione per ta 
paratia centrale anteriore ed i cassetti che dovranno essere 
reafizzati in grigio chiaro: 


— fetuger a rc ripiani complessivi-avente le dimensioni 
di cm 120 x 35 x 110 N circa; 


— portatelefono: dimensioni cm:50 x 36 x 70 h circa, 
con due ripiani metallici Verniciatura in colore grigio 
gralite; 


— tavolino dattilo: dimensioni cm 100 x 45 x 70h 
circa. Corredato con cassettiera laterale destra’ con 
quattro cassetti. Dovrà essere munito di lampada 
snodabile funzionante. Verniciatura in colore grigio 
grafite il corpo ed in grigio chiaro i cassettini; 


— sedia dattilo, girevole, montata su cinque ruote, in 
Struttura metallica verniciatura In nero, fatta ccoezione 
del sostegno dello schienale che dovrà essere in acciaio 
cromato. Sedile e schienale convenieniemente imbotlili e 
ricoperti in tessuto resinato clastico (tipo skai) di colore 
nero; 


— sedia; struttura in tubolare metallico verniciato in 
nero. Sedile e schienale imbottiti e ricoperti di tessuto 
resinato clastico (tipo skai di ottima qualità) di colore 
nero; 


— sedia-con braccioli: struttura come sopra, braccioli 
uniformi alla descrizione del sedile e schienale. 


C) ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI. 


Costruzione in lamiera di acciaio laminata a freddo, 
spessore 10/10. Verniciatura; previa fosFfatazione, con 
smalto sintetico di colore grigio chiaro cd essiccazione in 
galleria termica. Ciascun armadio dovrà essere corredato 
da 4 ripiani interni spostabili. Serratura tipo Yale. 


Dimensioni: cm 120 x 45 x 200 h circa. 


Ove prescritto ciascun armadio dovrà essere corredato 
di relativo sopralza alto cm 90 circa, munito di un ripiano 
interno spostabile c realizzato con le caratteristiche 
costruttive previste per l'armadio. 


D) TAVOLO METALI.ICO. 


La struttura è realizzata in tubo metallico verniciato 
nero con 4 gambe in profilato di alluminio anodizzato a 
sezione quadra da cm 3. Le gambe sono collegate a 
2 traverse laterali, 


II piano dello spessore di cm 4, è in paniforte rivestito 
in laminato plastico color mogano. 


Il tavolo è munito di 2 cassetti (dimensioni: cm G0 
profondità e cm 45 larghezza) con serratura tipo Yale. 


PRESE (pre 
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Tra i cassetti è applicata una paratia centrale anteriore 
in laminato plastico dello stesso colore del piano, 


Sottopiedi in gomma e in plastica. 
Dimensioni: cm 150 x 75 x 78 h circa. 


Fi SALOISO PER LU FICIO DE CIASCUN COMANDANTE 19 
COMANDO INTERMEDIO, 


Poltrona. 


Dimensioni d'ingombro: altezza cm 75 circa, profon- 
dità e larghezza cm 70 circa. Ha la struttura in legno fag- 
gio evaporato (massello). Le traverse ed i montanti 
costituenti i telai del sedile c dello schienale e i sosiegni 
anteriore e posteriore dei braccioli dovranno essere 
opportunamente dimensionati c collegati tra loro a 
perfetta regola d'arte per assicurare la massima garanzia 
di robustezza c solidità. 


Lateralmente alia spalliera sono applicate due «orcc- 
chie» in legno pioppo imbottite con schiuma di lattice di 
gomma alveolata, I braccioli sono in massello di pioppo 
collegati con incastri alla spalliera ed a un doppio ordine 
di montanti di sostegno. 1 montanti di sostegno anteriore 
sono sagomati ad S con l'estremità superiore rastremate e 
divaricate verso l'esterno. Le gambe, in massello di faggio, 
lucidate a mogano, dovranno essere rastremate in basso e 
saranno unite al telaio con perni e colla. Quelle posteriori 
saranno leggermente inclinate all'indietro. 


Per l'imbottitura dovrà essere impiegata schiuma di 
lattice di gomma vulcanizzata a struttura cellulare e 
superficie porosa. La parte posteriore della spalliera e le 
parti esterne dei braccioli sono chiuse con compensato di 
pioppo, con sovrapposto uno strato di gomma sintetica. 
Per imbottitura del cuscino — spessore non inferiore a 
15 cm — è impicgata schiuma del tipo internamente 
alveolata. 


Per il sostegno del cuscino e dell'imbottitura della 
spalliera saranno applicati al telaio strisce di nastro 
elastico di appropriati spessori e larghezza. 

AI disotto della poltrona, a protezione dell'imbottitura 
e dci nastri, è applicata una tela olona di qualità robusta. 


La ricopertura dell'intera poltrona è realizzata con 
tessuto resinato elastico (tipo skai) di ottima qualità di 
colore marrone (tonalità cuoio scuro). 


Divano. 


Dimensioni d'ingombro: aliezza cm 75, profondità 
em 70, lunghezza cm 140 circa. 


Lc caratteristiche della struttura, dell’imbottitura ce 
della ricopertura sono quelle indicate per ta poltrona. Per 
una maggiore solidità i telai del sedile e della spallicra 
saranno rinforzati ciascuno da una traversa di collega- 
mento. 


Tavolino da centra, 
Dimensioni cm 110 x 50 x 41 h circa. 


Realizzato in legno noce color scuro; protetto da 
vernici sintetiche 4 gambe a sezione quadra da cm 4 unite 
da fasce di collegamento. 


Supplemettto ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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F) DIVANO E SEDIE PER SOLA AFTESA COMANDO DI STAZIONE, 


Divano a due posti (sostituibile a richiesta con due 
poltrone dalle caratteristiche descritto dalla lett. £). 


Dimensioni d'ingombro: larghezza em 130. profondità 
cm 67, altezza em 83 circa. 


Caratteristiche di costruzione: 


il telaio del sedile è costituito da quattro traverse, di 
opportuno spessore, in massello di faggio cvaporato, 
congiunte alle gambe mediante incastri a colla. Agli 
angoli il telaio è rinforzato mediante gattelli inchiodati 
alle traverse; al centro mediante una traversa di pioppo 
(sezione cm 3,5 x 5). Su telaio sono applicate tredici 
strisce di nastro di gomma, larghe circa mm 60; sopra le 
strisce è posto un cuscino di schiuma di lattice di gomma 
internamente alveolato dello spessore di cm. 6-7, 


AI di sotto del telaio deve essere applicata una robusta 
olona; 


le gambe sono in massello di noce, rastremato in 
basso; quelle posteriori sono piegate all'indietro € 
leggermente divaricate. Sezione delle pambe all'altezza del 
sedile: cm 4,5 x 4,5 quelle anteriori, cm 6 x 4 quelle 
posteriori; 


— il telaio della spalliera è costituito dal prolungamen- 
to in un unico pezzo delle gambe posteriori e da due 
traverse in pioppo di appropriato spessore; tra queste, in 
posizione mediana, altra traversa di rinforzo. Entrambe lc 
facce sono coperte con compensato di pioppo cd 
imbottita: con lastra di schiuma di lattice di gomma 
anteriormente. con strato di ovatta o di gomma 
pasteriormente; 


— i braccioli cd i montanti sono in massello di noce 
sagomati. I braccioli hanno: larghezza massima cm 9. 
spessore cm 33, lunghezza cn 45,5 circa; 


la ricoperiura del divano è realizzata in tessuto resinato 
elastico (tipo skai) di colore rosso (tonalità vinaccia); 


— tutte le parti in legno visibili dovranno essere 
lucidate a perfetta regola d'arte. 


Sedia. 


Dimensioni d'ingombro: farghezza cm 66, profondità 
cm 67, altezza cm 83 circa. 


Le caratteristiche di costruzione delle singole parti 
(sedile, gambe, spalliera c braccioli) sono quelle indicate 
per il divano o per le poltrone. 


Ai telaio del sedile e a quello della spalliera non 
dovranno essere applicate le traverse di rinforzo. 


L'imbottitura, fa ricopertura ed il colore devono essere 
identici, a scconda del loro accostamento, a quelli previsti 
per il divano o per le poltrone. 


Attaccapanni a colonna in metallo. 


Tavalino da centro. 
Dimensioni em LIO x 50.x 41 h circa. 


Realizzato in stile con i mobili. 
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G} SEDIA METALLICA. 


Strutiura in tubolare di ferro verniciato in nero. 


Sedile e schienale in compensato di faggio curvato c 
sagomato rivestito in laminato plastico di colore mogano. 


Sotiopiede in gomma o plastica. 


Dimensioni: sedile cm dl x 35 
cm 37 x 20 circa. 


circa: schienale 


1) LETTO IN FERRO TIPO SOVRAPPONIBILE. 
Dovrà avere: 
lunghezza (utile) mi 2: 


larghezza (utile) mi 0,90; 


-- verniciatura a fuoco con smalto sintetico martellato 
colore grigio chiaro: 


«— rete metallica smontabile in filo di ferro zincato, 
maglia da mm 6, con i bordi rinforzati. 


Agli effetti della sovrapponibilità, il letto deve 


preseniare sicuri requisiti di. praticità c robusiezza. 

Le testate sono munite nella parto centrale di un 
pannello di compensato ricoperto su ambo le facce di 
laminato plastico color mogano. 


Il pannello della testata posteriore è per tutta la 
larghezza del letto, mentre quello della testata anteriore 
misura cm 45. 


I) Comonixo in LEGNO. 


Dimensioni: altezza totale cm 75, larghezza cm 45, 
profondità cm 37, 


Poggia su uno zoccolo in abete, alto cm 8, rivestito in 
laminato plastico color mogano su tutti i lati cd è 
rientranie rispetto al corpo. 


H corpo, alto em 67, è allestito su 4 montanti di faggio 
evaporato da cm 2,5 x cm 2,5 incastrati con complessive 
12 traverse dello stesso spessore e qualiti.ncel senso della 
larghezza e della profondità. 

Anteriermente, nella parte inferiore, ha due sporielli 
con maniglie ad incasso c con 2 fermi, in acciaio cromato, 
a scatto che chiudono un vano alio cm 48 divisibile in due 
parti eguali mediante un ripiano estraibile (tavoletta di 
compensato di faggio da mm 13) poggiante su 4 sostegni 
in ferro cromato. 


Nella parie superiore ha un cassetto alto non meno di 


em 15 realizzato in legno mullistrato di pioppo di mm 53 


con fondo di mm4, chiuso con serratura tipo Yale. 


Piano superiore, fondo, fiancate, sportelli c parte 
anteriore del cassetto sono in tamburato da cm 2 
controplaccato da compensato di pioppo € rivestito con 
laminato plastico color mogano. 

La parte posteriore, in compensato di pioppo rivestito 
sulie due facce da laminato plastico color mogano, 
presenta n.6 buchi (diam. cm 1 per Paerazione). H 
laminato plastico deve risultare resistente alla prova della 
sigaretta accesa, 


Un lume metallico orientabile. 
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A} MATERASSO È CUSCINO. 
Materasso a melle climatizzato. 


Lunghezza em 190 circa, larghezza cm 82 circa. altezza 
non meno di cm Î8. 


Rivestitura: con traliccio di cotone grigio di ottima 
qualità c di clevata resistenza tagliato a sagoma del 
materasso e cucito alla fascia perimetrale con cucitura 
protetta con bordatura. La fascia perimetrale sotto la 
quale è applicato, mediante trapuntatura, uno strato di 
resina espansa dello spessore di mm 15 circa, è munita 
inoltre di acratori in materiale plastico fungo i lati lunghi. 


Le molle sono di acciaio fosfatato è zincato (non meno 
di 168 molle in .7 file collegate tra di loro) c con- 
venientemente isolate da uno strato di feltro c da una 
lastra di materiale espunso di idoneo spessore, 

Sul lato invernale del materasso è posto immediata- 
mente sotto il traliccio di rivestitura un abbondante 
uniforme ed omogenco strafo cardato composto da una 
mista di lana e fibra artificiale 0 sintetica del peso non 
inferiore a kg 2,500. 


La percentuale massima delie fibre artificiali © 
sinictiche è del 10%. 

Sul lato cstivo immediatamente sotto il traliccio di 
rivestimento si trova fo strato di fiocco di cotone bianco 


anch'esso di kg 2,500. 


II complesso del molleggio deve risultare perfettamente 
elastico, flessibile in ogni senso cd esente da ogni tipo di 
rumore. 


II materasso deve essere opportunamente trapuntato in 
modo da tenere assicurati tra di loro i vari componenti. 
Mediante una etichetta viene riconosciuto il lato estivo da 
quello invernale. 


Ogni materasso deve essere dotato di sopraffodera, di 
simile tessuto della rivestilura, irrestringibile allavaggio a 
caldo. 

Se il miiteriale È stato trattato con antitarmico, questo 
deve essere innocuo per l’uomo c la ditta fornitrice è 
tenuta a dichiarare il tipo -indicandalo sul materasso. 


Cuscino a molle. 


Dimensioni totali: tunghezza cm 70 circa, larghezza 
cm 43 circa, altezza misurata al centro cm 15 circa. 

Il cuscino a molle si compone di: 

-- di non meno di 50 molle in filo di acciaio fosfatato 
dello spessore di mm 0,9 circa con le estremità terminali 
rivolte verso l'interno delle spire, inserita in una guaina di 
cotone greggio. Le molle sono tenute separate l'una 
dall'altra mediante una cucitura verticale; 


— una imbottitura consistente € soffice costituita da 
un primo strato di resina espansa e da un secondo strato 
esterno di cotone cardato; 


— due fodere esterne in tela di cotone bianco. La 
prima è cucita per tutto il perimetro, la seconda esterna 
alla prima è cucita sui duc lati lunghi ed uno corto per 
poter cssere asportata agevolmente e soitoposta a 
iavatura periodica. 


LIL 
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È bene precisare che la seconda fodera non esclude la 
federa esterna di prevista assegnazione con le lenzuola. 


L) COPERTA DI LANA. 


Dimensioni: lunghezza non inferiore a mL2,30; 
larghezza con inferiore a mt 1,50. 


Peso medio kg 2,500 (con una tolleranza del 10%). 


Materia prima: lana vergine di finezza tale da conferire 
al manufaito leggerezza, sofficità c coibenza. È assoluta- 
mente esclusa la lana meccanica. Sono ammesse anche 
coperte allestite in lana mista con fibre cellufosiche o 
sintetiche in percentuale non superiore al 10%, purché 
presentino i requisiti della leggerezza, sofficità c coibenza 
nonché il peso e le dimensioni sopracitate. 


Colore: ottenuto da un misto di lana bianca c lana tinta 
marrone. 


M) CorriLetTo. 


Dimensioni: lunghezza non inferiore a mi 2,50, 
larghezza non inferiore a mt 1,50, peso non inferiore a 
kg 1,200. 11 copriletto sottoposto a favatura a caldo deve 
conservare detle dimensioni. 


Materia prima: cotone di ottima qualità. Sono ammessi 
anche copriletti allestiti in misto cotone e fibre cellulosiche 
o sintetiche in percentuale non superiore al 15%. 


Armatura: operata. 
Colore: marrone (tonalità terra di Siena). 


N) ARMADIO GUARDAROBA IN LEGNO PER CAMERATA. 

L’armadio completo di sopralzo e basamento ha le 
misure d'ingombro di mm 1200 di base x 6I0 di 
profondità x 2610 di altezza. 


Esso é costituito da: 
— basamento in tubolare acciaio semiovale 
mm 80 x 40 che costituisce perimetro di base; 


— armadio (h mm 1580) interamente realizzato in 
listellare 34 mm 22 placcato e controplaccato in laminato 
plastico satinato effetto mogano con divisorio mediano, 
casseltiera interna a 4 cassetti su un semivano, piano 
appoggio regolabile c canne appendiabiti. 

Le ante sono scorrevoli e dotate di profili verticali di 
irrigidimento con funzione di maniglie c dotate di 
chiusura tipo Yalc. 


Sopralzo {h mm 950) realizzato come il corpo armadio 
ed anch'esso provvisto di canne, ripiani, ante scorrevoli, 
profili a maniglia © serratura tipo Yale. 


I tre elementi sirutturali devono risultare collegati tra 
loro in modo solidale con bulloneria di idonca portata. 


O} ARMADI PER CUCINA. 


Saranno del tipo componibile pensile o del lipo con 
piedini, in relazione alla forza organica del reparto 
interessato. Dovranno essere in numero adeguato per 
contenere l'intera dotazione di pentolame: ed utensileria 
prevista per ciascuna cucina nonché per le provviste di 
vettovaglie. 


Caratteristiche: in paniforte o multistrato di idonco 
spessore ricoperto su tutte lc facce da laminato plastico 
bianco. 

Dovranno essere muniti di sportelli di uguale struttura 
e di due © più ripiani estraibili in relazione all'altezza 
dell'armadio stesso. 


P) TAVOLO DA LAVORO. 


Caratteristiche: struttura portante in lamiera di acciaio 
inox; piano di lavoro con struttura indeformabile in 
lamicra di acciaio, rivestito con acciaio inox 18/8. 

Dovrà essere munito di: 

—- un ripiano orizzontale di appoggio, anch'esso in 
lamiera di acciaio inox: 

— cassetti (uno o due in relazione alla grandezza) con 


strutture in lamiera d'acciaio, scorrevoli e completamente 
sfitabili. 


0) TAVOLO METALI ICO PER SALA MENSA. 


Dimensioni: em 120 x 80 x 76 h circa. 


Struttura in tubo metallico a sezione quadra da em 3 
verniciato color nero. 


Piano in paniforte rivestito da laminato plastico color 
noce biondo opaco. Spessore complessivo mm 24 circa. 
Sottopiedi in gomma o plastica. 


R) SEDIA PER SALA MENSA. 
Struttura in tubolare di ferro verniciato in nero. 


Sedile e schienale in compensato di faggio curvato e 
sagomato. rivestito in laminato plastico di colore noce 
biondo opaco. 

Sottopiedi in gomma o plastica. 

Dimensioni: sedile cm 42 x 36 circa, 
cm 37 x 20 circa. 


schienale 


S) ARMADIO METALLICO AD ANTE, 


Dimensioni em 80 x 36 x 165 N circa. 

Dovrà essere realizzato in maniera da formare 8 vani 
muniti di ante ribaltabili in avanti. Ciascuna anta dovrà 
avere serratura metallica con doppia chiave cd essere 
munita di portacartellino. 

Ogni sportello dovrà avere la chiave con cifratura 
diversa. 

Dimensioni utiti di ciascun vano: cm 40 x 33 x 37 h 
circa. 

Dovranno essere previsti alcuni fori nella lamicra 
posteriore e dei battenti in gomma agli angoli superiori 
della cornice di ciascun vano. 

Lamiera di acciaio laminato a freddo dello spessore 
10/10. 

Verniciatura con smalti sintetici, previa l'osfatazione, cd 
essiccazione in galleria termica. 

Colore: marrone chiaro martellato ad eccezione degli 
sportelli che dovranno essere lisci e di tonalità di unta 
beige. 
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1) ARMADIO METALLICO DI SICUREZZA. 


Dimensioni esterne (d'ingombro) cm 200 x 100 x S0. 
Peso ton’ inferiore a-ka 200. 


Costruito in lamiera di acciaio decapata avente io 
spessore di mm 3 curvata a freddo, a spigoli arrotondati. 
con fianchi e dorso costituenti un unico corpo per- 
fettamente saldato clettricamente a filo continuo nelle 
giunzioni del cielo e della base, H riquadro di battuta, in 
profilati speciali, deve dare appoggio ai battenti con 
perfetto raccordo a filo ed irrobustire il complesso. Sulle 
pareti interne devono essere applicati sostegni per 4 
ripiani mobili dello spessore di mm 1 opportunamente 
rinforzati. 


L'apertura è a due ante (battenti). rotanti a 180° su 
robuste cerniere di acciaio, costruite pure in lamiera di 
acciaio di mm 3 di spessore. Lc ante devono avere un 
bordo di agganciamento al corpo dell'armadio in modo 
che: in posizione normale di chiusura. siano indipendenti 
dalle cerniere. 


Inoltre il frontale dei battenti deve combaciare 
perfettamente in modo da avere sempre allo stato di 
chiusura. una superficie interamente piana c liscia. Sui 
battenti sono applicati o ricavati due anelli per il 
passaggio del lucchetto 1 combinazione: 


La chiusura dell'armadio deve essere ottenuta mediante 
3 robusti chiavistelli di acciaio bloccanti le ante al centro, 
in allo e in basso, azionati dall'esterno medianie maniglia 
controllata da una serratura di alta sicurezza con chiave a 
doppia, mappa da fornirsi in duplice esemplare. 


La serratura deve essere applicata sul battente di destra 
(il battente di sinistra deve essere fermato, quando è 
chiuso, con ganci in alto e in basso), La serratura, inoltre, 
deve essere provvista di una. piastra d'acciaio al 
manganese dello spessore di mm 2 posta a protezione dei 
congegni. 


L’armadio deve essere verniciato c rifinito a regola 
d'arte con smalto sintetico malto resistente all'azione 
della ruggine: 


Maniglia, chiavi, bocchetta di- introduzione devono 
essere protetti dalla eventuale ossidazione mediante 
idonci trattamenti. 


U) SCARFALI METALIACI PER ARCHIVIO IN ELEMENTI COM- 
PONIBILI. 


Lo scaffale metallico per archivio componibile deve 
essere realizzato con una robusta intelaiatura in angolare 
metallico con fori per il fissaggio dei ripiani. 


Le dimensioni dello scaffale sono: 
larghezza cm 120; 

— altezza cm 200: 

«— profondità cm 40. 


Gli angolari devono essere muniti in piedi o basi di 
itppoggio. 
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Inoltre ogni scaffale È costituito dei seguenti clementi: 
2 fiancate, uh cappello, una fodera, un basamento c 5 
ripiani. 

1 basamento sarà posio a cm 20 dal pavimento. 

Tuiti gli clementi suddetti sono costruiti in lamicra di 
acciaio lucido, laminata a freddo, di idonco spessore c 
opportunamente sagomata rinforzata e ripiegata perimo- 
tralmente in modo da conferire allo scaffale la necessaria 
resistenza. 

1 ripiani. inoltre, devono esserè rinforzati anche nel 
senso longitudinale in modo da resistere al carico. 

La verniciatura dovrà-cssere csoguita a regola d'aric 
con almeno duc mani di vernice a smalto sintetico previa 
idonca preparazione antiruggine e successivo essiccamen- 
to in forno. 

Non dovranno rilevarsi in nessun caso punti scoperti, 
sbavature 0 sgocciolature. 


Il colore deve essere grigio chiaro semilucido. 


I) CASSEFTE SCHEDARIO IN METALLO E RELATIVI SUPPORTI. 


a) Cassette schedario. 

Avrà le seguenti dimensioni: 

— larghezza mm 400: 

— lunghezza mm 615; 

-— altezza mm 170. 

Le varie parti della cassetta saranno allestite in lamiera 
di acciaio dello spessore di 7/10, escluso il frontalino del 
cassetto interno che sarà costruito in lamiera di acciaio 
dello spessore di 10/10, piegato a macchina. 

Le parti in lamiera saranno congiunte tra loro mediante 
puntatura adeguata. 


Il cassetto porta-schede dovrà essere all’interno lungo 
mm 573 cd il frontalino dovrà avere in alto una 
mpiegatura sagomata avente ta funzione di maniglia, 

Il cassetto sarà scorrevole su doppia guida fornita di 
quattro cuscinetti a sfera plastificati, estraibili per la quasi 
totalità. 

I frontalino sarà munito di porta-ctichetta. 


L'invotucro esterno della cassetta sarà munito di fori 
atti a permettere il fissaggio con altri clementi sia di fianco 
che per sovrapposizione a mezzo bulloni. 

I cassetto interno, diviso nel senso della profondità, in 
due scomparti cguali, sarà munito, nel fondo, di doppia 
feritoia adatta all'agganciamento di un paraschede rigido 
in un scnso (distanza tra i fori mm 15). 

La cassetta schedario surà munita di una serratura con 
chiave tipo Yale, collocata in alto sulla ripicgatura del 
frontalino, e si curerà che lc serrature, in caso di provvista 
di più cassette, siano uguali tra di loro c quindi apribili 
con un'unica chiave. Ogni serratura. sarà dotata di duc 
chiavi. 

b) Supporto metallico. 

Avrà le seguenti dimensioni: 

— larghezza mm 400; 

-—- lunghezza mm 650; 

— altezza mm 500. 
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Sarà costruito in lamicra di acciaio dello spessore di 
20/10, piegato a macchina e saldato clettricamente con 
rinforzo perimetrale di collegamento, con 4 gambe di 
sostegno. 


Il telaio. superiore sarà convenientemente rinforzato 
formando alle duc testate duc cannette larghe mm 23 
ciascuna. 


fl supporto avrà superiormente due fori: del diame- 
tro di mm 6 praticati a metà di ciascun lato più corto cd a 
mm 17 dal bordo interno della cannetta. 


II supporto, a mm 200 di altezza, sarà munito di un 
piano in lamiera corrente per tutte lc sue dimensioni 
interne. 


La verniciatura sia della cassetta che del supporto sarà 
effettuata con smalto sintetico martellato, essiccato a 
forno, previa sgrassatura e preparazione di fondo. 


Sia 1 fori della cassetta che quelli del supporto 
dovranno essere completi di bulloncini. 


X) ScarmeRA. 

La scarpiera per ogni due militari ha le seguenti 
dimensioni: 

— altezza totale cm 75; 

— larghezza cm I10; 

—- profondità cm 37; 


poggia su uno zoccolo in abete alto cm 8 rivestito in 
laminato plastico color mogano su tutti i lati esterni cd è 
nentrante rispetto al corpo. 


Il corpo è alto cm 67 ed è diviso in duc parti uguali 
mediante una tavola in multistrato di pioppo di*‘idoneo 
spessore. 


In ciascuna delle due parti interne sono previste 6 canne 
portascarpe ud altezza variabile. 


Anteriormente vi sono due sportelli muniti ciascuno di 
differente serratura tipo Yale. 


Piano superiore, fondo, fiancate e sportelli sono in 
tamburato da cm 2 controplaccato da compensato di 
pioppo rivestito con laminato plastico color mogano. 


La parte posteriore è munita di 12 fori da cm 2 di 
diametro per l’aerazione. 


Z) ARMADIETTO SPOGLIATOIO BIPOSTO. 


L'armadieito a due posti sarà allestito in lamiera 
d'acciaio bianco lucido da 8/10 cd avrà le seguenti 
dimensioni: 


— altezza cm 180; 
— larghezza cm 65; 
— profondità cm 30. 


L’interno di ogni posto sarà completo di un ripiano 
superiore, di un attaccapanni in lamiera stampata c di duc 
ganci laterali. 
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L’armadio avrà due sportelli con battuta centrale. Ogni 
sportello è opportunamente rinforzato perimetralmente 
ed avrà sia nella parte superiore che in quella inferiore 3 
sfiatatoi stampati. Subito sotto gli sfiatatoi superiori vi 
sarà un portacariellino stampato. 


Gli sportelli saranno girevoli su due robuste cerniere ed 
avranno nella parte interna un cerchio porta ombrello con 
vaschetta asportabile ed in quella esterna una chiusura 
con saltarello avente un foro per l'applicazione del 
lucchetto. 


La verniciatura interna ed esterna dovrà essere 
effettuata a smalto sintetico martellato a forno, di colore 
grigio, previa mano di antiruggine. 


L’armadio poggerà su quattro piedini metallici 
regolabili. 


Z-his) LETTO TUBOLARE IN FERRO PER CAMERA DI SICUREZZA, 


Letto in ferro tubolare ancorato a muro con piano 
in gomma o materiale similare: misure di ingombro di 
mm 2000 x 860 x 500 h; realizzato in tubolare in ferro 
per carpenteria I) est. mm 33,5 (17) # mm 2,6 e lamiera 
# inm 4. 


È costituito da un tubolare sagomato a rettangolo, con 
raggi di curvatura di mm 120 agli spigoli, con unica 
saldatura di testa sul fato corto, che costituisce il 
perimetro del piano di giacitura. 


Il piano di giacitura è realizzato in lamicra # mm 3 
saldato lungo il perimetro con cordone continuo su ambo 
i lati e sagomato in modo tale che poggi sul 3° superiore 
del perimetro interno del tubolare del'telaio in modo che 
rimanga pressoché a raso del tubolare stesso una volta 
applicato a collante il piano di giacitura in gomma o 
materiale similare. 


Le 4 zampe sono realizzate in tubolare dello stesso tipo 
su richiamato, posizionate a mm 500 dalle testate sui lati 
lunghi, collegate al piano con saldatura continua su 
sgolatura del tubo; tra i 4 montanti e il telaio, sui lati 
esterni, sono saldati 4 fazzoletti triangolari in lamiera # 
mm $ con lato mm 100 avente un foro centrale per gli 
ancoraggi a parcte. 


Le zampe sono intestate a pavimento con piastre di 
acciaio # mm 5 con relalivo foro di ancoraggio a 
pavimento. 


Gli ancoraggi a parete c pavimento devono essere 
realizzati con bulloni di idonce dimensioni con testa 
cilindrica esagono incassato. 


Le superfici in acciaio devono risultare trattate con 
zincatura a caldo. 


dd 
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iero trroo———————————————_—___———_————__—7=—7=xrcx— r——1k1t1p—@—n2n1Rr Moe IeO nese 


Alrioato V 


(Art. 21) 
LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI. LEGIONE TERRIFORIALE CARABINIERI 
Glioceia siate opergatia debaeidezaizialazia di -slliziaraleiliiorlelaandontale 
COMANO ..........c-vrcrcrcrerrcrericririca cia nicioninevisioninionicni dini (1): Contnidociiioricniionircanizicnana di cucce. (1) 
Il sottoscritto richiede alla iMpresa (2)... 5 ll sottoscritto richiedo alla iMpresa (2)... iiirreeiei none 
appaltatrice del servizio casermaggio (3)... rrrrrrrerrrreriererecirizzonenio : appaltatrice del servizio cascrmaggio (3)........... Vila 


degli oggetti appresso indicati, occorrenti per la caserma CC. di..... 


Pei (d).iiaa RARE RN GE RAI RE 


î 
î 
Arrcorrrizizioneseceseozioonioneo ereeverezionise siria 19... | 


i 


Visto: La presente richiesta è confermata e dovrà essere eseguita : 


non piu tardi del giorno.........................ecrcrerrizieneezinezonionicenee RIA 


: 


A 
Per: FICEVIG::i Griinzioicianiarzcnabanr sane sacri isa cianza rivendica cerniera poi 


ì 19... ? 
Ssesrasivaziidelaseni ER A Ml cicrrireirinionete si Preti 


L'impresa appaltatrice.............uccrcrcrerie ee cerazeneneserisrenioreoneenenizzznenzane è 


(1) Comandi, repari o uffici dui- occorra ‘#1 maiteriale 

(2) Nome dell'impresa. 

(3) La fornitura, il ritiro, la riparazione, la verniciatura, ecc. 
{4} Indicare il motivo della richiesta. 

(5) Grado, qualifica e firma del richiedente. 


(6) Le richieste dei comandi comunque denominati debbono essere 


: degli oggceiti appresso indicati, occorrenti per la caserma CC. di..... 


pet (A) a IRR RRORTONE LIRE I se 
19... 


; 
Misrsczinine FIRESRIA PRAIA ICI on di cià ICRRTRI si 


il) ia a 


Visto: La presente richiesta è confermata e dovrà essere eseguita 


i non più tardi del giorno..........rirrrrrerenrisererienzia dalliciecitaalaia 


3 Per riceruta..............0 stata Lo Lialta radiali 


+ 19... 


a 
sec ieri ceca 


ne +. 
L'impresa appallatrice................... liana ss 


(1) Comandì, reparti 0 uffici cui occorra il materiale. 

(2) Nome dell'impresa. 

(3) La fornitura, il ritiro, la riparazione, fa verniciatura, ecc. 
(4) Indicare il motivo della richiesta. 

(5) Grado, qualifica e firma del richiedente. 

(6) Le richieste dei comandi comunque denominati debbono essere 


vistate dal comando di gruppo o di battaglione o dall'equipollente i vistate dal comando di gruppo o di battaglione o dall'equipollente 


comando dell’organizzazione speciale. 


* comando dell’organizzazione speciale. 


n= 
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__—r_—————e*’ rotori ZII III SII nn e 


segue: ALLEGATO Y 
tart. 21 


DESIGMAZIONE 


Annatazion: 
sai DEGLI OGGETTI 


N d'ordine 
N d'ordine 


nasaczar$ sdbesavecasecanie ab Ia pdodasiadazzonebparifonesaricnanericetasenicia zen tf aassassos ansato de 


corsare di riacerazeozogene 1avenesonersonerionarionerpanranaraporesaazeoniosionen $ averossonesissereere 


serrinvefiozeneare n ar vovrnnazinisiniarenivennzonze fo menionpanearaneanea zen nn È aesangaezazane ala ntrrioa 


cesaeironio 


Visto: Si dichiara che l'appattatore ha eseguito ia pre- Visto: Si dichiara cha l'appaltatore ha eseguito la pre- 

sente richiesta iN dela ........... Nanna dare ran sante richiesta in dali ........... errare 
(A Gi PRE TRIIRAI Sai SRI Pa ee ILA) aviaria 
(H Grado, qualilica è lirma risi consognaterio, (1) Grado, qualliica e firma dal contagnstaria. 


L'9G 
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ALLEGATO VI 
Art. 26 dai Capitolato) 


LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI ............ 


INVENTARIO 


degli oggetti di proprietà dell'Impresa ......... 


appaltatrice del servizio di casermaggio, forniti a questo (2) ................... 


AVVERTENZE 


GII oggetti devono essere iscritti dal consegnatario, ambiente per ambiente, neti’ordine indicato negli allegati del Ca. 
pitolato. 


1 materiali privi delle marcature di cui all'art. 15 del Capitolato o eccedenti le spettanze previste per ogni utticio e 
caserma del Capitolato non possono essere inclusi negli inventari. 


In caso di cambiamento dei consegnatario deve procedersi alla chiusura dell'inventario con i'intervento dell'uscente 
e del subentrante. 


L'impresa appaltatrice deve ogni anno e sei mesi prima della scadenza del contratto sottoscrivere l'inventario. 


(1) «Comando del.......... Cl......6... * dopure a lttialo di.......... », 
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PARTE PRIMA 


CONSISTENZA ALLA DATA DEL ................................ 11) 
QUANTITÀ 
un lettore? 
NOTE 
ofliclanti fuori servizio 
4 4 ti 


(1) Data d'impianto dell'inventario. All'inizio dell’ PA 
dal Capitolato: in seguite quelli esistenti presso 1) ‘appalto vanno segnati in questo quadro solo | materiali rispondenti alle quantità prescntie 


Repasto. 
Par i materiali Amminiatrazione H4 ’0i 
A (119 di appalti precedenti 0 già ci pertinenza deli' della P.8., indicare la sigla: = A.P, èi por i materiali nuovi 


o, 
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segue: PARTE PRIMA 


QUANTITÀ 

da {In iutterer 

ta 

a DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI NOTE 

1 3 6 

ROCCA RATORI PERITO laica del seo Ma 
I consegegiarie Per L'impresa appaltatrice 

sarescsrereeneneo iueacà drrscrririceezeonioneo Sanarica sai ssaa veronronvecconss:ooereo 
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PARTE SECONDA 


AUMENTI (1) 


DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI Data NOTE 


dell'aumento 


3 5 


tl consegnatario Per L'impresa appaltatrice 


(1) In questa seconda carte vanno ti tute) 1 Ùu di forniti N ‘Inventario. mo 
PERA. perg a: per segna it} 1 materiali che siano forniti auecssaivamente alla data d'impianto dell e perta 


12) Per i materiali di appalti 1] } i : o: ; 
ind da eigie ai ppalti precedenti o già di pertinenza detl'Amministrazione della P.S. Indicare ia aigla: « A.P. »; per i materiati nuovi, 


6-11-1991 Supplemento ordinario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 260 
"TTT rr g9Groun____—_r_tFmooérz@—TT_1t1r1r1rTr_TrTrTrTt_t11—_————11%1%1l90_ rss 


SARTE TERZA 


DECLASSAZIONI (1) 


Data delta 
LENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI Data dotermmnazione voTe 
14) di daciaz: 
324 0ne 


5 $ ? 


P_MSN SM iatale 19 
ti consegnatario Per L'impresa appaltatrice 
rr ——————————— € 
1} In auesta terza parte vanno segnati, secondo la determinazioni sdottata si sensi dell'art. 28 iotato, materiali che, dadi 
IN canto ed iaventasieti nelle parti prima © esconda. siano desiastati sucasteremante all'impianto all'alta.” n » 


(2) Lo si4200 fiurmero d'ordine «i cui elia prima parte 0 alla seconda perte, frazionato | © il 
(3) indicare lo stelo d'usa seconto ie determinazioni adottate. 
4) Cale netta quale | materiali furone formiti (se tornità Nuovi} oppure sigia: « A.P. «, come sono indicati neita prima 0 nuita cocenda parte. 


— HD — 
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PARTE GUARTA 


DIMINUZIONI (1) 


= RA: = O 
N Dea Motivo della 
d'ora. DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI Quantità | Stato d'mo delle | siminuzione 
(ln lettere) (4} diminuzione 
(2) 19} 
1 3 + $ 8 La 


1) consegnaitario Per L'impresa appaltatrice 


{1) Determinato da: a) ritiro da parte dell'impresa: è} da perdita. 
{2) Lo stnsso numero d'ordine di cui alla prima perte 0 alla seconda parte, 


PEROSA oil quale 1 materiali furono forniti (se forniti nuovi) oppure sigia « A.P. +, come sono indicete nella prima 0 nelle seconde pane, 


(4) Come dalla prima parte 0 seconda parte 0 terza parta. 
(8) Ritiro da parto dell'impresa © perdita. 


cora 
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ULTIMA PARTE 


Noi sottoscritti dichiariamo di avere riconosciuto gii oggetti, debitamente marcati, nella quantità, nella qualità e neilo 
stato d'uso indicati nei presente inventario. 


A srr0ccsereracececose vorer di Leserssriorerieni. 19... 


tl consegneta:io uscente Ii consegnatario cubentrante 


dhapooe 2% Gdoysgssostrdedetovonstoreoconoesezeosità POPRRERT CEE TETTI TIZI TZ TE TELE TEZZE ZZZ ZZZ ZZZ, 
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ALLEGATO VII 
(Art 29} 


ARMA DÉ! CARABINIERI 


> iassrlicazione di stato d'uso . : . ì 
azione di S'ASSIcAZIONE di stato GUSO L; materiai germi iti dall'i itatrice. 
Deaterminazi Der a = ateriali di casermaggio forn all'impresa appaita 


A orverenirnon e ne 


IL COMANDANTE 


Vista l'unito rapporto compiiato dal COMANDO....................... eri che _h® 


dotazione i materiali di cui all'allegato prospetto A. di proprietà dell'impresa... 


Constatato che attusimente detti materiali non hanna più la classe d'uso sopra indicate (oppure, qualora si tratti di 


perdita, « che i detti materiali sono andati perduti »); 


la deciassazione 
Accertato che cà o" 


è da attribuirsi ai seguenti motivi: 


Determina 


che i matenal: esaminati, di cui all'allegato prospetto .A, siano come tali discaricat: dall'inventario dei Materizi: deil'im- 
PPOSA (1). ..............000.» RENANIA esistenti presso il {2} ................ bee errierrcroreniona madianio 


scritiurazione nella parie quarta di 6350 («= diminuzioni =) o — qualora si tratti di declassamento e rion di perdita — siano 


nassunti in carico, con le classifiche di cu: all'allegato prospetto 8, nsila parte terza dell'invoniarza medesimo. 


Acsitrr ri rr ca STAR! IEEE 19.. 

IL COMANDANTE 
{1} Regione sociale dell'imprasa appaitatrico. 
{2) Comando ......... sosia è Stazione di ............. #00. 
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ALLEGATO Vir 


PROSPETTO A 


.MATERIALI PRESI IN: ESAME 


sica DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI Classe d'uso risuitanie dati’inventano 


HH Comandante 


Bollo 
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segue: ALLEGATO VII 
PROSPETTO 8 


MATERIALI ESAMINATI CON INDICAZIONE DELLA CLASSE D'USO CONSTATATA 
ALLA DATA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE 


DENOMINAZIONE CEGLI OGGETTI 


| 
| 
| 


Le 11 Comandante 


vocornossittroaritivore1etove;0o4ggei©inoe ns s0v. 
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NOTE 


AVVERTENZA! 

Il testo delle note qui pubblicato'è stato redatto ai sensi dell'art. 10, 
comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati 
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Note alle premesse: 


— Il testo dell'art. 7 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni 
sull’amministrazione dei patrimonio c sulla contabilità generale dello 
Stato) è ii seguente: 

«Art. 7. — Ove il contratto riguardi materia per la quale csistono 
capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato e fe 
condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i 
limiti di somma stabiliti per il parere del Consiglio stesso dagli articoli 5 
e 6 sono aumentati della metà». 

— L'art. 45 del regolamento di esecuzione del citato R.D. 
n. 2440/1923, approvato con R.D. n. 827/1924, è così formulato: 

«Art. 45. — I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono 
dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e sono approvati da 
ciascun ministero. 

I capitoli generali d'oneri contengono lc condizioni che possono 
applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o 
contratto, e le forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le 


condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del 
contratto. 


Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l’imporianza delle 
garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agli 
incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure ke 
clausole penali e l'azione che l'amministrazione può esercitare sopra le 
cauzioni ncl caso d'inadempimento ai detti impegni non che il luogo in 
cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore o l'approbatore, garante del 
fideiussore, devono eleggere il domicilio legale». 


— Il comma 3 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina 
dell'attività di Governo c ordinamento delia Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) prevede che con decreto ministeriali possano essere adottati 
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro 0 di autorità 
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale 
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, 
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la 
icoessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a 
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere 
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro 
emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gii anzidetti 
regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano 
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzerta Ufficiale. 
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